ತನಾನಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


0831255)” } 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸ್ಗರ್ಗು.. ಹ: ಸ್ರೀ ಬ೦.ಎಲ್‌. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ 
|!" ಸಂಸ್ಸೆಗಳಕ್ನೇತು' 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕುದ ದಿನಾಂಕ 08-03-2022 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ] 
ಸಂ 
ಅ) | ನಗರಾಭಿವೃದಿ [ಎಸ್‌.ಎ ಸಿ. ಯೋಜನೆ: 
ಇಲಾಖೆಯು ಕೋಲಾರ | . 3ಕಬಳ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಮುಕವಿದಿ. ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 


\ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 


ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು 
ಅನುದಾನಗಳನ್ನು 
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ _ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಬ೦ಧ-೦1 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿದೆ: 1 

*° ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ಪರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಮುಕವಿದಿ. ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಬ೦ಧ-02 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿದೆ. 


ಸ್ಪಚ್ನೆ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ (ನಗರ): 

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ (ನು ಅಡಿ ಕಳೆದ 3 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-03 ರಲ್ಲಿ 


ನೀಡಿದೆ. 


ನಗರೋತ್ಸ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) - ಹಂತ 3 ಯೋಜನೆ: 


ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕೈಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ೦3 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಠಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-3ನೇ ಹಂತದ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-04. 05 ಹಾಗೂ 06 ರಲ್ಲಿ ವೀಡಿದೆ. 


ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆ: 
ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಕೋಲಾರ ನಗರಸಚಭೆ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯು 


ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ 
ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 
' | ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರಸಭೆ ಹೆಸರು | ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ 
ಅಮದಾನ ಅನಸುದಾವ 
TU——ಲಾರ ತಡ 12.38 1083ರ 
_ ನಗರಸಭೆ |] OO 
2 ಾಬರ್ಟ್‌ಸವ್‌ 5.26 1228ರ: in.68 
ಪೇಟೆ ನಗರಸಬೆ oo 


14 ನೇ ಮತ್ತು 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ. 
ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಮಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 14 ನೇ ಮತ್ತು 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು 
ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು 
ವೆಚ್ಚವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-07 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಮ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ 
ಘಟಕಗಳ ಸ೦ಖ್ಯೆ 
ಐಷ್ಟು? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಆ) | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 
ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ | ರೂ.491263 ಕೋಟಿಗಳು. ಈ ಪೈಕಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 
ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿ ಅನುದಾನ | ಅನುದಾನದ ಅನುಪಾತದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು 
ಎಷ್ಟು ಅಮ್ಯತ್‌ | ರ್ರೂ.2300.58 ಕೋಟಿಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ 
ನ ಚಯನ್ನು ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ರೂ.482.526 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ವಂತಿಕೆ - ರೂ.1629.524 ಕೋಟಿಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ 
(ಮಾಹಿತಿ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾವಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-08 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಇ) [ಅಮೃತ್‌ ನಗರಗಳ | ಅಮೃತ್‌ ನಗರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ಲಿ ಈ ತಘಾಂಡಂತ ಇಷ 


°. Cantonment board ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಲಕ್ತಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಮತ್ತು 
ಪಟ್ಟಣಗಳು. 

ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರಗಳು/ಪಟ್ಟಣಗಳು; 
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂ (1) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲದ ನಗರಗಳು). . 
ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಹೈದಯ್‌ 
(HRIDAY) ಯೋಜನೆಯಡಿ ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ 


ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು. 
15,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ' 


ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ನದಿ ಪಾತ್ರದ 13 

ಸಗರಗಳು/ಪಟ್ಟಿಣಗಳು. 

ಗುಡ್ಡ/ಬೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ 

ತಾಣಗಳಿಂದ 10 ನಗರಗಳು (ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆೆ). 


ಮೇಲಿನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯದ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 


ಇರುವ 1 ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, 10 
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳು. 15 ನಗರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇ೦ದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗHRಟDAY ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ 


ಪಟ್ಟಿಣವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಪ್ರರಸಬೆಯು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 
21 ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಅಪಬು್ರಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 


ನಗರ/ಪಟ್ಟಿಣಗಳು 


, ಬೆಂಗಳೂರು . 2. ತುಮಕೂರು 
| 3. ಶಿವಮೊಗ್ಗ %. ಭದ್ರಾವತಿ 
| ೨. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 6. ದಾವಣಗೆರೆ 

7. ಕೋಲಾರ 8. ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ಪೇಟೆ (KG 
೨. ಮಂಗಳೂರು 10. ಮಂಡ್ಯ ] 
». ಖಯೈಸೂರು 12. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 

13. ಹಾಸನ 14. ಉಡುಪಿ 

15. ಬಳ್ಳಾರಿ 16. ಹೊಸಪೇಟೆ 

1. ಬೀದರ್‌ - | 18. ಕಲಬುರ್ಗಿ 

1೨. ಗಂಗಾವತಿ ೨೦. ರಾಯಚೂರು 

2. ಬೆಳಗಾವಿ ೨೭. ಹುಬ್ಮಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 

23. ವಿಜಯಪುರ 24. ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

25. ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ೨6. ಬಾದಾಮಿ 

27. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು 


ಅಮೃತ್‌ ಅಭಿಯಾನದ ಘಟಿಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ೦ಖ್ಯೆ: 08 
. ಬೀರು ಸರಬರಾಜು. 


. ಒಳಚರಂಡಿ 
. ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ. 


2 
3 
4. ಹಸಿರು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 
5. ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರು ರಹಿತ) 

6. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಬಿವೃದ್ದಿ. 
7. ನಗರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. 

8. ಸೆಪ್ಟೇಜ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 


ಸಿಟಿಗಳ |. 


ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವು 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; 


ಇದುವರೆಗೂ 


ಯಾವ 


ಯಾವ ನಗರಗಳಿಗೆ 
ಐಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು 


ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 
(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಮಾಹಿತಿ 


ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ 

ಅಭಿಯಾನವು ಜೂನ್‌-2015 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 7 ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿ 
ಆನುದಾನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಣೇಂದ್ರ 
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರೂ.500.00 ಕೋಟಿ ಸಮಪಾಲು 
ಅಮುದಾನ) 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರವಾರು ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 
ಹಾಗೂ:ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ; 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಕೋಟಿ) 
ಒಟ್ಟಿ F ವೆಚ್ಚ್‌ 
ಮ | > [ಹೊತ್ತ 
ಬೆಳಗಾವಿ 392.00 398.05 79005 | 627.51 
ದಾವಣಗೆರೆ .| 39200 400.00 | 792.00 | 531.58 
ಹುಬ್ಬಳ್ಲಿ - 468.74 
ಧಾರಬಾಡ 
ಯಂಗಳೂರು | 29400 296.25 | 590.25 | 397,00 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 294.00 298.79 | 592.79 | 509.61 
ತುಮಕೂರು 392.00 | 396.28 | 788.28 | 601.44 
ಬೆಂಗಳೂರು 292.00 250.00 | 54200 410.78 


ನಗರ _ 
ಕೇಂದ್ರ ಘಾಡ 


294.00 | 299.06 | 593.06 


_ ಒಟ್ಟಿ 2350.00 |2338.43|4688.43 3606.66 


ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಫಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಪಿಪಿಪಿ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಈವರೆಗಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 
§ ವಿವರ TT ಸಂಖ್ಯ ಮೊತ್ತ 
OO _ _ | | (ರೂ. ಕೋಟಿ) 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 308 _ | 1363.00 | 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 251 5268.00 
ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 21 807.00 
ಸತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ 2 67.00 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು _| 
ಒಟ್ಟು| 582 | 7605.00 
ಸಂಖ್ಯೆೇನಲಅಇ 62 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2022 


(ಚೆ.ಎ.ಬ ರಾಜ) 0, 


ನಗರಾಬಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿಪರು 


5 


ABSTRACT REPORT 


SFC UNTIED PROGRAMME 


Bd 


Rs. in Lakhs 


೩ 


2 4 


CN 


F F) 


U°— 
ULB Type 


Progress (Rs.in Lakhs} 


Physical Progress 


[| 


District - Name Of the Town 


[| 


Financial 


Grants 
- Allocation 


Total 
Approved 


- Works 


Completed | 
Works 


Grants 
Released Expenditure 


—— 
1  |Chikkaballapur 


Bagepalli 


| TMC [| 


Total - 1280.51 


IB 


117.26 89.69 89.79 19 19 — 

2 |Chikkaballapur Chikkabatlapur CMC 2018-19 268.3 J 209.88 IE 31 51 

—! - - — 

3 |Chikkabatlapur Chintamani CMC 2018-19 424.96 340.37. 339.44 ' 4 39 
4 [ovata ne [couocane | CMC | 2018- sf 257. 04 159.5 159.5 50 | | 

K 5 |Chikkaballapur Gudibande « TP 2018-19 56.29 35 35 ' 22 20 
3 ne! ——— 

6 |Chikkaballapur Shidlaghatta » CMC 2018-19 156.66 127.25 4130.71 


1 Chikkaballapur Bagepalli TMC 2019-20 - 99 94.9685 17: 16 _| 
2 Ja apur Chikkaballapur I MC | 2019-20 230 37 136.3838 - 2 27 
r 3 Chiikkaball apur Chintamani "CMC 2019-20 364 233.62 244.39 34 ' 33 
4 I Chikkaballapur Gowribidanur CMC 2019-20 79.9146 
5 |[Chikkaballapur Gudibande TP 2019-20 


| Chikkabal 


2019-20 


apur Shidlaghatta 


f[ CMC 
Total 


698.1069 


1 lchikkabalapur Bagepalli 


TMC zal 2020-21 


2 |Chikkaballapur 


Chikkaballapur 


MC 2020-21 


Chikkaballapur 


4 |Chikkaballapur 


5 [cnikkabaltapur 


Chintamani 


CMC 2020-21 


Gowribidanur 


CMC 2020- 21 


Gudibande TP 2020-21 


6 Chikkaballapur 


Shidlaghatta 


MC 2020-21 


K T— EE 314.31 
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SFC DRINKING WATER PROGRAMME 


1 2 | 4 | 5 |6|] 7 [8 [| 9 [0 ]OON 
SL.NO District Name Of the Town ULB Type Year Financial Progress (Rs.in Lakhs} Physical Progress 
| | | ors || 

1  |Chikkaballapur Bagepalli TMC 2018-19 30 6 5 

2 |Chikkaballapur Chikkaballapur CMC 2018-19 55 55 52.25 11 10 

3 [Chikkaballapur Chintamani CMC 2018-19 55 55 54.95 14 14 

4 |Chikkaballapur Gowribidanur CMC 2018-19 55 55 47.4 6 6 

5 |Chikkaballapur Gudibande TP 2018-19 20 20 17.5 5 5 

6 Chikkabal apur Shidlaghatta CMC 2018-19 35 35 30.65 10 10 

Total 250 250 229.29 52 50 

1 |Chikkaballapur Bagepalli TMC 2019-20 31 31 2784 6 5 

2 |Chikkaballapur Chikkaballapur CMC 2018-20 30 "30 29.9965 8 8 

3 |Chikkaballapur Chintamani CMC 2019-20 33.11 || 3 

4 {Chikkaballapur Gowribidanur ees 7 

5 |Chikkabailapur Gudibande 2019-20 12.41 2 

6 |Chikkaballapur Shidlaghatta 2019-20 30 28.9192 15 15 

1 |Chikkaballapur 2020-21 1.25 3 2 

2 |Chikkaballapur . |Chikkaballapur 2020-21 15 9.329 7 [2 

3 |Chikkaballapur Chintamani 2020-21 15 7.27 8 2 

4 |Chikkaballapur Gowribidanur 10 3.8877 5 5 

5 |Chikkaballapur Gudibande TP 2020-21 5 5 2.13 2 2 

6 Chikkaballapur [shidaghate CMC 2020-21 10 10 8.98 | 4 4 
WwW Total | 65 32.8467 sn 

OS RO 
| 
CHEF PROJE ECT OFFICE 


min Lakhs 


R Mana 


dine 


ABSTRACT REPORT N 
SFC Special Grants PROGRAMME 


- 2 
- District K Name Of the Town ULB Type Year 
Chikkaballapur - Chikkaballapur 2018-19 


5 |Chikkaballapur 


RS. in Lakhs 


Physical Progress 


Total 


Approved 
Works 


Completed 
Works 


Grants 
Released 


Grants 
Allocation 


Gudibande TP 2019-20 


| Total 


ont Unit 
al Administration 


rat H ¥, 
are 
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SFC UNTIED PROGRAMME 


1 


Rs. in Lakhs 


10 


EN ON —T- 5 
[so] District Name Of the Town ULB Type Year Financial Progress (Rs.in Lakhs} 


Physical Progress 


§ 7 } Grants Grants IN enditure | A lwo Completed 
ಎ | Allocation | Reteased P Hl Works 
KR 1 Kolar Bangarpet TMC 2018-19 171.67 139.25 113.02 14 14 


319.2 339.9247 


[_ 2 Kolar . Kotar 2018-19 


3 IE lar Matur 


[S 4 [Kolar | Mulbagilu 
5 Kolar Robertsonpet 
6 Kolar Srinivasapura TMC 2018-19 58.17 

§ | Total 2041.31 1539 1377.1247 93 - 84 
1 Kolar Bangarpet — TMC 2019-20 147 147 | 109.19 15 13 


2 Kolar Kolar ” CMC 2019-20 407 407 214.4 18 
3 J|Koiar Matur TMC 2019-20 141 a | 85.74 | 23 23 


L111} 


Kolar Mulbagilu CMC 2019-20 211 211 124.4986 19 15 
5 [Kolar Robertsonpet CMC 2019-20 . 448.4467 21 1 
2019-20 48.2 10 10 

[ 


1591.37 | 1030.4753 106 87 


6 [Kolar Srinivasapura 


1 Kolar Bangarpet 2020-21 507 _ 14 10 
2 Kolar Kolar 2020-21 142.271 8 
3 Kolar Malur 2020-21 52.32 43.8001 
4 Kolar Muibagitu 2020-21 78.04 , 1 
5 {Kolar Robertsonpet "2020-21 199.76 199.76 156.1772 11 [¢ 
| 
6 Kolar Srinivasapura 2020-21 30.2 2241 11 0 
—— 
Tota 565.43 476.1583 63 29 


i 
7 CHIEF pR6] 


lirban Poverty Alleviation ; 
Crectorate of Munici 
£) 


ABSTRACT REPORT 


SFC DRINKING WATER PROGRAMME 5. 
! R. in Lakhs 
2 4 5 6 7 8 9 10 411 
District 7] Name Of the Town ULB Type Year Financial.Progress (Rs.in Lakhs} Physical Progress 
I — ' Grants Grants Expendit ] A Total d Cond] 
| Allocation | Released pencitu Ms Works 
TH———— — 
Bangarpet TMC 2018-19 40 40 39.97 3 3 
—] —! — J — 
Kolar CMC 2018-19 IN 55 55 54.9955 
Malur ™c | 2018-19 379 37.9 37.26 IN 
Mulbagitu CMC 2018-19 55 55 51.73 
lk IE 4 } 
Robertsonpet CMC 2018-19 175 175 174.95 6 6 
_! | NE — _—| 
Srinivasapura TMC 2018-19 30 30 29.71 2 2 _ 
4 | + 
—f 
| | Total | 392.9 392.9 | 388.6155 25 25 
| L | 
Kolar Bangarpet TMC 2019-20 . 16 16 2289 2 2 
d | IN | _ - 
Kolar Kolar CMC 2019-20 20 20 19.72 2 2 
) _} | _ _] 
Kolar Malur TMC 2019-20 16.72 16.72 1] 36.67 3 3 
[ FS So | —] 
_ Kolar Mutbagilu CMC 2019-20 20 20 39.77 | 8 [_ 8 
—T- | 
Kolar Robertsonpet CMC 2019-20 20 20 19.84 | 2 2 
_ hind | 
Kolar Srinivasapura TMC 2019-20 16 16 33.94 IR 3 ” 3 7] 
. , Total 108.72 108.72 172.83 20 20 
| —l mk 
- Kolar Bangarpet TMC 2020-21 5 1 | 
Tf T 
Kolar Kolar CMC 2020-21 11.25 1 
| | - 
Kolar Malur TMC 2020-21 5 1 
— - 
Kolar Mulbagilu CMC 2020-21 5 1 I 
[kor Robertsonpet CMC 2020-21 7.5 1 
6 Kolar To nvasan na TMC 2020-21 5 [ 0 | 
T Total 38.75 38.75 21.72 11 5 
(RS 1 1 J 
1] f 
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ULB Type Year Financial Progress (Rs.in Lakhs} Physical Progress 


Name Of the Town 


Totat 
Expenditure } Approved 
Works 


Grants 
Allocation 


TMC [re 1400 


Total 


Completed 
Works 


34 25 


809.4755 


34 
321.171 13 } 

9 
690.001 22 


0 [0 


2019-20 


Robertsonpet 


Robertsonpet 


200 0 


oR 
\ Fl 
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Annexure — 3 


Tr . Chikballapura & Kolar Districts Expenditure details under SBM (Rs in Laldy 


ULB Name 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 


TT Siins— 


ಮ WR 
Chikballapura 


—Simemanitcuc) | 00 T0000 | Fi | 
2-T-iioslaours— | Fisbstiopurs CME [0000000 ——30000— 
3 chibalapura | Sudaghatts Cc) | 000000085000] 
| 


Chikballapura Gudibanda (TP) _ 0.000 37500 
_ Total 9 -  %. |} 3187 | 000 |.40750 
°  ZKolarDist § 


T2230 
Kolar (CMC) | 000 | 0.000 83.250 
Mulbagal (CMC) 0.000 65.150 
Bangarapet (TMC) | 000 | 0000 71.170 
| 000 | 5. 
ETN 


Malur (TMC) 5.933 37.990 
X Srinivaspur (TMC) 0.000 22.870 


0.000 


ರ್‌ 3 |e 


lee me | Cpalala fle 
(mss - Speciadk}) Exccu‘ive Engineer 


Directorate of Mun‘ pal Administrafios 
Birigalore. 


ಕ್ರ 


`|ಸಂ. 


W Nu 


| 9] = 


10 


1 
1 


1 


| 


ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಹೆಸರು 


1 ಕೋಲಾರ-ನಗರಸಭೆ 3500.00. 


ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. 
ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟ್‌-' 
ನಗರಸಟೆ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು-ನಗರಸಭೆ 
ಮಾಲೂರು-ಪುರಸಭೆ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ-ಪುರಸಭೆ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ-ಪುರಸಭೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ನಗರಸಭೆ 


ಶಿಡ್ಲಘ್ಟ-ನಗರಸಚಿ 


ಗುಡಿಬಂಡೆ-ಪಟ್ಟಣ 


p 


ನಗರೋತ್ಸಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮೊತ್ತ 


3500.00 


750.00 
750.00 


0.00 
0.00 


1750.00 35.51 


SS TOS SST NE 
ಚಿಂತಾಮಣಿ-ನಗರಸಭೆ 630.87 
516.86 34.47 
ಸನಾರನೂಡಾ್‌ ವ || |5| 
Sg |S eS 


ಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ NN 


ಒಟ್ಟ 


— 
sos [os] 


119.51 
0.00 


357.22 


331.56 80.19 


ಬಿಡುಗಡೆ 


* 


2017-18 | 2018-19 | 2019-20 


ವೆಚ್ಚ 
ಚ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2020-21 | 2021-22 ಒಟ್ಟು 


ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ 


197.55 


2454.54 


1394.37 


249.78 | 2343.17 


1341.18 


2248.92 | 0.00 2565.22 0.00 316.30 |} 2025.42 | 262.19 | 2603.91 
1530.91 542.53 | 695.33 1451.48 
446.48 113 9.08 | 576.20 
329.58 0.00 | 52713 | 0.00 0.00 ESN ETO RON ETE 
5414 000 | 4668) | 0.00 18123 | 23144 | 5414 0.06 | 466.81 
75.29 0.00 | 18850 | 35.51 56.48 
332211 | 000 [816938| 3551 | 35722 | 245454 | 4402.70 8068.12 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
14619 | 319.06 [2969.01 | 0.00 | 129191 | 121185 | 146.19 000 [2649.55 
702.52 | 455.16 [1970.00 | 0.00 181.45 | 630.87 | 70252 | 450.62 1965.46 
129.25 } 115159 | 0.00 471.01 | 516.86 | 3447 141.57 | 1163.91 
518.45 | 313.93 |1229.61| 0.00 0.00 39723 | 518.45 | 105.07 [1020.75 
0.00 123.78 | 535.53 | 0.00 331.56 | 80.19 0.00 115.85 | 527.60 
| S994 | 00 | 00 | 11 | 0.00 $1.97 59.94 000 [000 141.91 
0.00 161.12 | 0.00 61.55 85.69 13.88 5.97 16709 | 
8158.77 | 0.00 | 2419.45 | 2982.63 | 1415.51 | 819.08 [7636.67 


ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 


” Annexure:0% 


Kolar District Nagarothana(municipality)-3 Progress Report 


supply works at Maderahalli pump house of Kolar CMC 


5] ; . 
N Name of work Estimated cost] Expenditure 
No Work status 
Kolar CMC 
, Kolar CMC Waid No, | Timha. Ward No 2 & 3 Gandhi Nagar Schedule cast 
} [people living avea Roads, Drains & Deck stab development work 70.00 38.73 Completed 
Kolar CMC Ward No. 4 Colony & Ward No. 5 Kurubarpete Bhovi Colony, 
2 |Kanakanapalya SC colony, Mochi palya & Ward No.6 Ambedkar Nagar! 50.00 15.39 Completed 
Schedule cast people living area Roads, Drains & Deck slab development work 
Kolar CMC Ward No. 6 Vinoba Nagara & Kogilhalli Schedule cast people 
3 [ving area Road, Drain and Deck Slab development work 53.00 18.88 Completed 
Kolar CMC Ward No. 7 Gangamanna Palya and Cofony ward No. 13 & 14 
4 [Colony Schedule cast people living area Road, Drain and Deck Slab development 50.00 39.5] Completed 
work 
Kola CMC Ward No. 15 Harohalli, Santhi Nagara, Veeranjenaiha Nagara, 
5 |Chamundi Nagara area Schedule Cast people living area road, drain and deck 75.00 49.67 Completed 
stab development work 
Kolar CMC Ward No. 28 Veebothipura, SC Colony and Sathyamma Layo SC 
6 [ving auea road, drain and deck slab development work 50.00 36.27 Completed 
Kolar CMC Ward No, # Bamboo Bazar, Medar street & Ward No.26 Santhi 
7 [Nagar, Waid No.4 & Ward No.35 Road. drain and deck slab development work 68.00 28.17 Completed 
Ward No 1 Tamka, No2 Gandhi Nagara, Ward No. 2 Kote, Ward No. 27 
8 |Muneshwar Nagar. Ward No. 29 Kaanji Katte Road Drain and Deck siab 63.76 45.64 Completed 
development work 
9 |Development of Venugopal swamy, PC Halli Kalyanes i Kolar CMC. 78.87 25.81 Comp eted 
Kolar CMC Ward No 16 Municipal Venkatesh House te Main road Road and 
16 [Digin work & Roads & Drains in Waid No 19 Road, drain development work 55.00 28.74 Completed 
11 [Development of Road and Dam Sn Kolar CMC Ward No.1,2,3 & 4 70.00 32.50 Comp eted 
12 [Development of Road and Dain in Kola: CMC Ward No.5,7,8,9, & 11 70.00 41.58 Completed 
13 [Development of Road and Drain in Kolar CMC Ward No.10,12,13 & 15 73.00 69.92 Completed 
14 [Development of Road and Drain in Kolar CMC Ward No.17,18,21 & 22. 70.00 54.52 Comp eted 
15 [Development of Road and Drain in Kolar CMC Ward No.23,24 & 26. 70.00 41.24 Comp eted 
16 [Development of Road and Drain in Kolar CMC Ward No.25,27, 28 & 33. 74.00 28.85 Completed 
17 [Development of Road,drain &: Deck slab in Kolar CMC Ward No. 29, 30 & 32. 74.00 45.49 Completed 
Development of Road , Dran & Deck slab in Kolar CMC Ward No. 14 
18 Jayanagar 8th main road & ci0ss roads - 60.00 45.04 Completed 
19 [Development of Road,drain & Deck slab in Kolar CMC Ward No. 31,34 & 35. 54.00 26.03 Completed 
20 [Development of Road,drain & Deck slab in Kolar CMC Ward No. 5 & 20. 87.00 82.57 Completed 
24 [Development of Nagaskune Kalyani at kataripalya in Kolar CMC. 80.00 18.97 Under Progress 
Drilling of new bore wells & providing pump & motor, GI pipe, panel board 
22 [PVC cable with necessary Equipment in Ward Nos, 6,13,15,26 & 28 in Kotar 50.00 31.23 Completed 
cM. 
Drilling of new bore wells & providing pump & motor, Gl pipe, panel board 
23 [PVC cable with necessary Equipment in Ward Nos, 01, 02, 33, 34 & 35 in 50.00 38.10 Completed 
Kolar CMC. 
Drilling of new bore wells & providing pump & motor, Gl pipe, panel board 
24 [PVC cable with necessary Equipment in Ward Nos, 03, 04, 05, 07 & 08 ia 50.00 39.92 Completed 
Kolar CMC. 
Dilling of new bore wells & providing pump & motor, GI pipe, panel board 
25 [PVC cable with necessary Equipment in Ward Nos, 09, 10, 11, 12 & 14 in 50.00 35.24 Completed 
- [Kolar CMC. 
Drilling of new bore wells & providing pump & motor, Gl pipe, panel board 
26 [PVC cable with necessary Equipment in Ward Nos, 16, 17, 18, 19 & 20 in 50.00 26.30 Completed 
Kolar CMC 
Drilling of new bore wells & providing pump & motor, GF pipe, panel board 
27 [PVC cable with necessary Equipment in Ward Nos, 25, 22,23,724 & 25 in 50.00 42.62 Completed 
Kolar CMC. 
Drilling of new bore wells & providing pump & motor, G] pipe, panel board 
28 [PVC cable with necessary Equipment 50.00 37.87 Completed 
in Ward Nos, 27, 29, 30, 31 & 32 in Kolar CMC 
29 [Contribution towards UIDSSMT 112.21 112.21 Completed 
30 JAllocation under UIDSSMT Scheme for Water Supply 75.00 75.00 Completed 
31 [Total contribution by locat bodies under Amruth scheme cf Kolar CMC. 700.00 700.00 Completed 
32 [Allocation under UIDSSMT Scheme for Water Supply 252.16 252.16 Completed 
33 Renovation works to the water treatment plant at Amerhalli Tank and water 90.00 0. 00 Un der Progress 


Sl 


Name of work 


Estimated cost 


Expenditure 


Work status 


KGEF CMC 


3 


50.00 


46.48 


Completed 


35 


[Ward-9 Consmuction of CC Road and drain in Challappa ward. 


50.00 


47.94 


Completed 


36 


Waid-16 Construction of Asphalt road fiom ET Block Mushm cemenby to 
Pooswamy Colony Waid-15 Constwuction of Asphalt ro2d fiom south tank 
block to electric cotony. 


50.21 


53.80 


Completed 


[Construction of Asphalt road from Gandhi oxrcle to Oorgumpete and ward-25 
[Construction of Asphalt road from Borelalpeatea to Oorgumpetea. 


50.00 


56.57 


Completed 


38 


Ward-30 Construction of Asphalt road from BM Road to Lower Mescom and 
Ward-13 Construction of Asphalt road from C.T.O work shop to Grilfben main 
road 


55.00 


75.49 


Completed 


39 


[Construction of Asphalt 109d from Oorgum Railway station to Bullance shop 
and Eletric colony to station road 


63.03 


68.48 


Completed 


40 


Ward-31 Construction of Asphalt road from Irudaya puram road to BM Road 
(South side) and Chamrajpet water tank to Vergis house, BM Road to Sth cross 
roads to Mescom lake, Ward-29 Reddy Choultry to Sampath Mosaic ules, 
achipalli to Water tank 


77.00 


77.99 


Completed 


41 


Construction of Asphalt road from ET block to station via Ambedkar nagara and 
Sanjay gandhi nagara 10 station 102d. 


50.00 


75.38 


Completed 


42 


Ward-19 Construction of Asphalt road from Gandhi chicle 10 Rajkumar circle 
(Pritchard road} and Construction of Asphalt road from Ashok Nagar tol 
lOorpiumpet road. 


58.00 


67.34 


Completed 


43 


Construction of CC Roads & drains in Ward No. 33 Andersonpet & ward No, 14 
Albert. 


50.00 


50.70 


Completed 


44 


Ward no 2 Construction of Asphalt s0ad from BEMI Office quarters bus standl 
to Nursery school & C1oss roads of € & D quantes and Ward no:4 Asphalt work 
to cross roads in tank ward 


50.00 


52.00 


Completed 


Ward no:l Construction of cc road from BEML Office quarters bus stand to 
Society circle and Ramu house to Basavraj house and Ward no:2 Construction 01 
cc road from BEML Main gate to railway gate drain work & Manju house t0 


. [Kvishnappa house 


50.00 


47.63 


Completed 


46 


Ward-3 Construction of CC 10ads fiom Picchaiah house to Balaram house, 
ayshankar house to Mukunda house, Joseph house to old police station, 
Ramesh house to Church main 104d, North tank block to side main road and 
Cormondal telugu lan sofomani house to Narayanamma house 


50.00 


52.66 


Completed 


47 


Ward-5 Construction of CC roads from Pandiyan house to Kishor house, Selvam 
house to Yakub’ house, Roads around Mutiu Mariyauman temple, Police 
quarters Viji house to Yellamma temple Westin block, Daya! house to Hennis 
main road Ward-6 Construction of CC roads from Mannual teacher house 10 
Georg house, Victor house to Bangarpet main oad, School road & Hearis 
Drivers lane. 


55.00 


59.52 


Completed 


[Ward-9 Construction of CC roads and drains from Pancer house to Samual 
house, Ramesh house to Murthy house, Albert house to Anoub house. Damodar 
house to Buddha temple . Johan Mupper house to Prabhu house, Construction o 
ICC roads from challappa house to MM road and Uinai Basha shop back side 
road Ward-10 Construction of CC drain from Pendal raw house 10 seena tea 
shop, Construction of CC roads Doral house to Ramesh house, . Vijay 
Raghavan house 10 Magendcran house, Infant Jesus church to Conference 
temple, Councilor sundar house to main road. Ward-10 Construction of CC] 
roads from St Pauls church comer to Vehkateshappa house, Krishnaveni house 
to Cricket lane main road, Danial chwch to Reviters lane main 708d, 
(Construction of CC drains from Selvi house to Sundaramma house, Jaipal h 


60.00 


56.25 


Completed 


49 


Ward-12 Main road to Gopi house to CCroad & drain. David house to Raghu 
house to CCroad, Anthu shop to Gopi house to drainCC road from 
Parandamamma’ house io Suryodaya schoo! compound, Ward-t5 Maralinga 
house to Babu house, Sound Raju house to Ramesh house & Tangraj house to 


[Ravikumar house, cedrain from Janardhan house to Babu house. Megha Nandan. 


house to Poolraj house, Ramesh house 10 Kanishka house. Shekar house to} 
Benni house, Velu house to Tiruvengadam house, Ravi house to boy shop & 
Venkatesh house 10 Mazid. Ward-17 CC road from Solapuri Amman temple to 
Murali shop. Ward-18 Construction of culvert & dram from Nagamma house to 
Mani house, CCroad from Mallige house to Francises house, Shiva subramani 
temple to Drama hall, Mariyamma temple to Lukas church, Martamma house to} 
Gow scho > 


60.00 


43.4] 


Completed 


50 


[Ward-20 Construction from CCroad & drain Antony Raj house to Danial 
house, Lata house to Narayan house CC drain, CCroad from Manjunath nagar! 
main road to Dhanshekar house, CCroad & drain Manjunath nagar mai road to 
(Gopal house, CC road Manjunath nagar main road to Chaiapathi house, CCroad 
& drain Manjunath nagar 3rd cross to Mahendra Lawyer house, Manjunath 
nagar 3rd cross to Antony house,& Subramani temple street to prakash housc 
[Ward-22 Construction of CC road from Ith B cross East to North, 6th cross 
Venkateshan BEML 10 Chalpati police cross road, Construction of CC drain 
from Drains on either sides of 8th cross, Construction of CC road ftom Sth 


cross Narasima house Keshwa reddy house end. 


60.00 


40.90 


Completed 


iw 


Sl 


Name of work 


Estimated cost 


Expenditure 


Work status 


'51 


Construction of CCdrain from Mallar venu lam house Noor bai house, Waud- 
26 Constwuction of CCioad from Kanthraj house 10 Main road, Om, Shakthi 
temple to Magendran house. Ward-27 Construction of CCdrain from 31d cross; 
super bazza: to Scouts and guids, Ragavendra temple back side drains, Duains 
beween 3rd & 4h cross, Drains between 3rd & Sth cross. 2nd cross drain, 
[Chandan mall to Dilip house. Srinath lawyer house to Mazid & P. Bastimall 
[house house to Nadakachei, Ward-25 Construction of CCroad from Salam 
house to Venkatesh Mestri house, Gandhi circle to LIC building 


60.00 


47.69 


Complcted 


52 


Watd-28 Construction of CCroad from Mission krishnan hospital 10 pipeline 
road, Construction of CCdiain fiom Andhara colony and 2nd block Drain| 
work, Ward-29 Construction of CCroad from Rajgopal house to Pattepalli 
Ramachandra reddy house, Subbaramani house to Partepalli Parvatamma house, 
Ramappa house to Pattepalli Late srinivas house, Venkatesh house to Pattepalli 
‘Ashwath narayan house, Hindu shekar house to pattepatli Ramliga reddy house, 
Waid-30 Construction of CCroad & cc drain from Raghu house to Kannan 
house, Construction of CCroad from Suresh house to Mohan house, Mescoin; 
D block Gow school to Ramesh shop, Construction of cc drain from A black; 
[on side Street 


60.00 


೨4.೨96 


Completed 


53 


[Wward-32 Construction of CCroad from Gollahalli main road 0 Main post office 
house, Construction of CC drain from Jand made to OM Shakti temple, BM 
Road to Surendra house, Construction of CCroad fiom Circle bank side road to! 
Kovli street, Mohan Ex. MC house t0 Khan house, Uman house to Gopi car 
shed, Gangamma temple to Gow school, Veera swamy house to Ganesh temple, 
Secnappa house to cementry, Joop house 10 water plant. Ward-33 Construction 
lof CCroad from Circle bank side i0 Kovil street, Construction of CC drain 
from Seena & Bala housc house and drain near Kala press, Construction 0 
CCroad fiom Kala press to Sundresh house. Ward-35 Construction of CC drain 
from Velenkan Kulachedi to Gayavi cottage, Adiyammal compound 10 Rajan 
house. Construction of CCroad from Annamalai hou 


75.00 


41.78 


Completed 


54 


[Construction of ward wise GLWSR water tanks in w 4 tank, w 5 Oriental, w 6, 
Hendrys. w 7 Bullens, w 8 Edgars, w 9 Chellappa, w 10 Chinnakannu, 


70.00 


37.13 


Completed 


55 


Consuuction of ward wise GLWSR water tanks in w 11 Revitters, w 12 St 
Marys, w 13 BGML hospital, w 14 Albert, w 15 South Town, w 16 East.town, 
w 17 North town and w 18 Kennedys. 


80.00 


25.60 


Completed 


56 


Dniling of new bore wells and providing pupm motor , Ol pipe, Cable, panel 
bord wath other needfill ites in w 3 Bhalghat, w 4 tank, w 5 Oriental, w 6 
Hendiys, within the jurisdiction of the CMC. 


50.00 


14.0] 


Completed 


57 


Drilling of new bore wells and providing pupm motor , GI pipe, Cable, pancl 
bord with other necdfull items in w 7 Bullens, w 8 Edgars, w 9 Chellappa, w 10 
Chinnakannu, within the jurisdiction of the CMC. 


50.00 


15.52 


Completed 


58 


Drilling of new bore wells and providing pupm motor, Gl pipe, Cable, panel 
bord with other needful items in w 11 Revitters, w 12 St Marys, w 13 BGML] 
hospital. w 14 Albert, within the jurisdiction of the CMC 


55.00 


19.91 


Completed 


59 


Drilling of new bore wells and providing pupm motor , GI pipe, Cable, panel 
bord with other needfull items in w 15 South Town, w 16 East town, w 17 North 
town, w 18 Kennedys, within the jurisdiction of the CMC. 


55.00 


17.41 


Completed 


60 


Construction of GLWSK water tanks in w 15 Swaminathapuram, w 20] 
Shrirama, w 21 Someshwara, w 22 Swarma, w 23 Bowrilalpet, w 24 Geetha, wl 
25 Jain - 


70.00 


5.85 


Completed 


61 


Construction of GLWSR water tanks in w 26 Ambedkar, w 27 King George, w 
28 Palkar, w 29 Ganeshpuram, w 30 Muskam and w 31 Gandhi w 32 
Bharathipuram, and w 35 Pandaram. 


80.00 


16.48 


Completed 


62 


(Constrution of Main and Distribution Pipe line in the wards w 19 
Swaminathapuram, w 20 Shricama, w 21 Someshwara, w 22 Swama, w 23 
Bowrilalpet, w 24 Geetha, w 25 Jain, w 26 Ambedkar, w 27 King George, w 28 
Palkar, w 29 Ganeshpuram, w 30 Muskam and w 31 Gandhi, w 32 
Bharathipuram, and w 35 Pandaram within the jurisdiction of the CMC. 


56,76 


23.69 


Completed 


63 


Total contribution by local bodies under Amruth scheme of KGF CMC. 


1275.00 


1275.00 


Completed 


Mulbagal CMC 


Construction of ce road and drain in ward no.2£4 K bypalli road to RMC 
road(bliagath singh road) via church to in mulbagal omc limit 


95.00 


53.00 


Completed 


65 


Construction of cc road opposite varadaraja theatre to aswath khatte,[B Back 
side to lurdu school and construction of storm water drain beyond kurubarg 
[burial ground in mulbagal cmc limit 


70.00 


83.33 


Completed 


66 


[Construction of ce road and drain in ward no.07 gangamma temple 10 veerabadral 
temple and s s bar to auto babu house and doddagangamma temple to nagaral 
kati in ward no.05 cc road and ce drain 


73.00 


33.84 


Completed 


Construction of co road and drain in ward no.17 maruthi nagara RMC. Main road 
via parvathamma vecrabadregowda house and ward no.18 keshava reddy shop tol 
munevara temple. 


66.44 


35.41 


Completed 


Construction cc road and drain in ward n026,24 hospalya main road andl 
muninarayanappa house to kaddipudi rahamathulla house 


60.00 


17.71 


Completed 


[Construction of cc road and drain in ward 0.23 goku) extension main Toad and| 
ward no.25 near government schoo! 


67.69 


39.84 


Completed 


[Remaining construction work of Mulabagilu CMC office new Building (Ground 


_Jand first floor) 


. 220.00 


140.17 


Completed 


Construction of tar road in ward n0.01,10,20,21 Kisan choulry palligarapalyal 
main oad 


99.00 


70.55 


Completed 


72 


ICC voad and CC drain works In ward n0.25 from Venkateshappa house to 
Ganesha Temple including neighbouring roads up to Balavanthayya’s tank. 


60.00 


45.48 


Completed 


Name of work 


Estimated cost 


Expenditure 


Work status 


Construction of Storm wale drain work adjacent to mastet Muniiaju house to} R 

7B iipara’s cremation ground in waid no 18. 20, 22, 23. 95.00 169.12 Comp eted 
CC 10ad and CC drain woiks In ward no.3 from Srinivasa gowda's house to] y 

74 JAnganavad: Shilpa house & in Waid no.8 from infront of Kiran's house 59.00 26.26 Completed 
[continued up to K.Baipalli 109d 
[Asphalt road and CC diain work in ward no.9 from Varadaraju talkies to K ೧ 

75 [Bapaili rain road 80.00 44.30 Completed 

- Asphalt road and CC drain work in ward no.9 from Teacher Bharathi House to} 

76 [paigopal's house. 50.00 37.27 Completed 

77 CC road and CC drain works for the ward roads in ward no.10, 11, 12, 15 85.00 83.92 Completed 
Development of Shankarheertha mutt Kalyam adjacent 10 Muthyalapere| 

78 [skaradha cotlese 54.39 16.78 Under Progress 
C.C Road and CC drain works in ward no.16 ftom K.G.F road, Sangam chand 

79 [Road Continued upto Khadar’s house and in Ward No.7 ftom K.G.F main zoad 67.00 17.11 Completed 
to welding Khadar house. 
C.C Road and CC drain works in ward no.23 from Someshwara palya main 

80 [644 to Dhanarai House. _ 40.00 22.05 Completed 

| Develop work of CC road and CC drain in ward no.22 Gunigantipalya main 80.00 54.30 Completed 
ICC Road and CC drain works in ward no.27 from Madeena blue wheel - 

82 [piechanic workshop 19 Srinivasapura road. 50.00 23.32 Completed 
Construction of Sumps at ward no. 04, 05, 06, 07, 18 wards of Mulabagilu CMC: 

83 [jsisdicrion and providing the water to respective wards. 60.00 0.00 Completed 
Drilling of Borewell, installauon of pump, motor & Construction of sump in 

84 [rd 20.26 and providing wate: supply 10 respective ward 20.00 0.00 Completed 
Laying of HDPE & PVC Pipeline from the Successfol Borewells Dilled an alll 

85 [37 yards to the sump tanks in Mulibagilu CMC 50.00 34.45 Completed 
Construction of Sumps wm 7 wards of Mulabagilu CMC jurisdiction and 

86 [providing the water 10 respective 9145. 80.00 18.71 Completed 
Consmuction of Sumps in 6 wards of Mulabagilu CMC jurisdiction andl 

7 providing te wacrto respenive wards. 76.00 13.01 Completed 
Development Works related to drilling new bore wells in Mulibagilu CMC 

88 [wards from nol to 13. Instatlanon of pump, motor & other necessary 89.00 41.54 Completed 
equipment. 
Developmen Works related to drilling new bore wells in Mulibagilu CMC 

89 [wards from no.14 t0 25 & 27. Installation of pump, motor & other necessary 89.00 32.15 Completed 
[equipment 

90 [Total allocation Under UIDSSMT scheme for water supply. 189.48 189.48 Completed 

Bangarpet TMC 

[Construction of oad and drain in Ward No.8 Vivekanda Nagara-1, Watd No.9] 

91 | jivekanda Nagara-2 and Ward No.16 New town-2. 36.00 36.05 Completed 

92 | Construction of CC road and drain in Ward No.2 C.Rahim Nagar. 25.00 13.86 Completed 

93 {Constrction of CC road and drain in Ward No.5 Tippu Nagar. 25.00 28.65 Completed 
Construction of road and drain in Ward No.6 Bhuvi nagara,Gandhi nagara and 

5 [ward No.10 Shanthi nagar. 25.00 15.41 Completed 
Construction of road and drain in Ward No.l1 Viayanagar-!, Ward No.13 

9 [Vijayanagar-2 and Ward No.14 Vijayanagar-3. 35.00 15.22 Completed 
Construction of road and drain Ward No.15 New town-1, Ward No.18, Old town! 

96 [1 and Ward No.19 Kuppa swamy Madaliyar cross roads. 30.00 30.95 Completed 
Construction of road and drains in Ward No.21 Desihalli and Ward No.22 

97 [Amaravathi cross roads. 30.00 16.71 Completed 
Construction of road and drains in Ward No.17 old town, Ward No.201 

98 [pulavathina halli and Ward No. 23 kere kodi. 30.00 20.95 Completed 

99 | Renovation of Old King Edward hall 99.00 102.76 Completed 
Construction of Ground Level Reservoirs (GLRYSump, pump house, providing 

100 {PVC pipe line and clecwrification works in W. No 1 Gangammanapalya 8 W no} 28.00 22.49 Completed 
3 Sait compound -1 
Construction of Ground Level Reservoirs (GLR)/Sump, pump house, providing 

101 |PVC pipe line and electrification works in W. No 7 Kumbarapalya & W no 8] 28.00 19.99 Completed 
Ramakrishna Hegde Colony. 
Drilling of new bore wells and Providing pump & motor, Gl pipe, panel board, . 

102 |PVC cable and other required accessories in w no. 1 Gangammanapalya, w no. 3 27.00 21.65 Completed 
[Sait compound -1, w. no. 6 Boovinagara & w. no. 7 Kumbarapalya 
Drilling of new bore wells and Providing pump & motor, GI pipe, panet board, 

103 [PVC cable and other required accessories in w no. 8 Ramakrishna Hegde 26,33 14.19 Completed 
(Colony, w no. 9 Srinivasa Gowda Extension & w. no 12 Gouthama Nagara. 
[Construction of Ground Level Reservoirs (GLR)/Sump, pump house, providing 

104 [PVC pipe linc and electrification works in w.no 20 Phalawathimmana Halli, w. 44,31 34,25 Completed 
no. 21 Deshi Halli & w. no 23 Karakodi 
Construction of Ground Level Reservoirs (GLR)/Sump, pump house, praviding 

105 [PVC pipe line and efecrification works in Hunasanahalli kere, in Rahim Nagara| 48.36 24.27 Completed 
lof w no. 2 and in w. no 35 New Town -l. 
Providing PVC pipe linc connection in Deshi halli kere, Athginkappa kere, 

106 {Opbatu kere and banparapete kere - 25.00 24.58 Completed 

107 {Total allocation Under UIDSSMT scheme fos water supply. 75.50 0.00 Under Progress 


Srinivaspura TMC 


Sl 


Name of work 


Estimated cost 


Expenditure 


Work status 


108 


In Snnrvasapura TMC jurisdiction Asphalt road and CC Drain construction froml 
Mill Govindapps House to Somayajappa doctor house. CC drian works from 
Srinivas house up to M G Road” CC road works from Aalawat Suresh house to 
Ramachandra house CC road and drain construction works from Marut nagar 
main road up lo Welding Narayana swamy house CC road and drain 
consmuction from Maruti nagar Govindappa house to. Post master! 
Venkataramanappa house Asphal road and drain construction works of ward 
no 1 from Kattekclagina Anjaneya swamy temple to Kere Kodi. 


29.50 


Completed 


109 


in Sumivasapura TMC jurisdiction CC drain on both sides of road fiom 
Narashima temple to Jagajivan Palya main road in ward no 9, Asphalt road 
[onstruction fiom Arch(Balakrishna) to Mulubagilu road in ward no 9, CC Road| 
land drain construction from Dwarasandrav Munivenkatappa house to O1d Hostel 
in ward 17 Potylechnic main oad 10 Mill Ramachand:appa house CC Road and 
drain to Polytechnic cross roads in ward 17, Storm water drain slabs from M G 
Road to Paper Nagaraj House in ward no 18, CC road from M G Road to 
Krishncgowda house and up to Manjula, lecturer in wad no 18, CC road and 
drain construction from Sudhkar (swamy} to Conductor Sinappa's house of ward| 
no 18. 


12.94 


Completed 


110 


In Snnivasapura TMC jurisdiction CC drain constuction on both sides from 
Benaka's house to Vallabhai road of ward no 2, Providing slabs on drains in Shan 
way road wm ward no 10 


25.30 


Completed 


111 


In Sreenivasapura jurisdiction CC Road and drain construction works from 
Palyavinod(asha) house to Rajamma House in ward no 5 Asphalt road 
construction from Balakrishna house to main road in ward no 9,Asphalt road 
from Nehru road to Karagadamina Temple in ward no 9,CC road and drain from 
Pavan hospital to pandu house ward no 9,CC Road and drain construction fom 
DVG Road to Anjancya swamy temple in ward no 17,CC Road and drain 
construction from Shekhar house to Venkat Rama Reddy house in ward no 17, 
ICC road construction from Golibar Venkat Reddy house to Kollur in Maruthi 
nagar , ward no ICC drain on both sides from Mestri Nagappa to Balakrishna 
house in ward no 9 


44.31 


30.62 


Completed 


112 


Sreenvasapura TMC jurisdiction under ward no 3From Valabhai Road tof 
Gowda house, CC road and drain on both sides In Rangaraste road from New! 
Hospital to Nehru road, CC road and dain From Prasanna master house to 
Satyanna house, CC road and dram From Ramakrishna road to Nehru road east] 
side through Vallabhai road CC"Road and drainFrom Jabbar Sheriff house to B 
M Prakash house CC road and drain 


25.00 


24.02 


Completed 


113 


Sreenivasapura TMC jurisdiction under ward no 13 Asphalt road construction 
from Kolar road to Chinnappiah road, Infront of houses of Achari, Policeappa, 
Agriculture dept to Shamalamma house, Arikere GanagaShetty house tol 
Lineman Venkatramanappa house, From Kolar road to Huvalli Narayanaswarny| 
(house, From Kolar main road to Panasamakalahalli Chowdareddy shop 


27.00 


26.02 


Completed 


114 


srcenivasapura TMC jurisdiction under ward no 4, Drain on both sides in Tilak 
road, Drain adjacent 10 the road of Tinker imtiyaz, Drain from Ejaz house to 
[Aasad house, deck slab construction, In ward no 15 drain construction works 
from Hyder saab house to driver Aman house, from Nazcer house to Shazad| 
house, Basha saab house to Sardar house. 


25.00 


24.02 


Completed 


115 


Sreenivasapura TMC jurisdiction under ward no 14 CC road construction fro 
[LR Sardar house to Muniyappa house, Al Ameen school to Muniyappa house, 
From Sadiq teacher house to T. Mushir house, From Gulsheel Ansari house to 
Babajohn house, Sadiq K B house to Babu house, From Barkat house to Amir 
house, from Bengaluru Bakery to Silk Anwar house, from K.B Babu house tol 
Sunnejohn house, and in the cross road of Syed Abdul Aziz (Fish shop) house to 
‘Teacher Sadiq house 


40.95 


39.97 


Completed 


116 


Sreenivasapura TMC jurisdiction under ward no 14 CC road construction from 
Daniya by house to Nandagudi Amir house, from Chintamani Road to Kabir 
house, From Chintamani road {0 Aman house, Nandagudi Amir house to Edgahl 
house. 


25.00 


23.21 


Completed 


117 


Sreenivasapura TMC jurisdiction under ward no 16CC road construction from 
Pasha house to Muthakapalli Draiver house, from Aslam house(Mandi road) tol 
driver Nissar house,Cross roads behind Basid house.Sreenivasapura TMC] 
jurisdiction under ward no 16 CC road construction from Pasha house to 
Muthakapalli Draiver house, ftom Aslam house(Mandi road) to driver Nissarl 
house,Cross roads behind Basid house.Sreenivasapura TMC jurisdiction under 
ward no 16 CC road construction from Pasha house to Muthakapalli Draiverl 
house, from Aslam house(Mandi 7oad) to driver Nissar house,Cross roads 
behind Basid house. 


25.00 


23.05 


Completed 


18 


Sreenivasapura TMC jurisdiction under ward no 16 CC road construction from 
[Aslam Shop(Mandi house) to K.P.Pyarejchn house, from Ashraf house to Arnal 
(Auto driver) house, From Aeprian house to Nazcer house remaining works. 


25.25 


24.27 


Completed 


119 


Sreenivasapura TMC jurisdiction under ward no I6CC road construction from 
Siraj house to Noor house, from Bekeri House to Noorulah house( to Barfi 
house), Cross road in Pyarejan house 


26.00 


25.02 


Completed 


120 


Sreenivasapura TMC jusisdiction under ward no 19 CC road construction drain 
from Siddha Reddy house to Boys Government Hostel, lnfront of Mohan house. 
from Narasimbappa house 10 Tempo Narayana Swamy house, Infront of Teacher 
Somanna house, Infront of Kristi house, From R.S.R house io Venkatasubbal 
Reddy house, Ward no 19 Borewell no 35 to Chandrcgowda daughter 
lhouse,S.A.Ramareddy house to ¥ ith Cross 


26.00 


Completed 


121 


Sreenivasapura TMC jurisdiction under ward no 22 CC road construction with 
drain on both sides from Kali hulla house to Yaha Babu and Basha house, from 


Amjad house to Subhan house, 


26.00 


Completed 


“Name of work 


Estimated cost 


Expenditure 


Work status 


Sreenivasaputa TMC jurisdiction, under ward no 23 CC road construction from 
Pavan Hospital to Inside Police quarters. In Ward no 18, CC Road by the side 
[of Shanth Veeranna house, Drain construction from M.G Road to Aamani Kee 


47.77 


39.28 


Completed 


123 


Sieenivasapura TMC jurisdiction under ward no 02 CC road with drain 
construction fiom Behind Benaka's house to Vatlabhai road and up to} 
Chandregowda house backside. Drain constuction on both sides of M G Road] 
in Ward no 10. In Ward no 3, CC Road and drain Rom Laksmidevamma house| 
to Libary and Y.P.S Amamath house to Aanai hhouse 


25.00 


24.54 


Completed 


124 


Sreenivasapura TMC jurisdiction under ward no 08 Drain construction on borh 
sides from Santegan Savitamma house and Muthakapalli Narayana Swamy 
house to Mulubagulu Road, One side drain construction from Apur Govindappa 
house to Budanngari Srinivas house, ftom Jagayivan Palya main road to 
Mulubagilu road, and in Vallabhai road In ward no 18, deck slab construction 
in. front of Narayana Swamy Engincer's house, ncar Shanth Veeranna house and 
Near Chowdeshwari temple kamanu. 


45.89 


43.68 


Completed 


125 


Drilling new bore wells in the premises of katte keleginapalya Amanikerel 
catchment area of w no 5 and in the jurtsdction of Santhe Maidan area of w.no 
1lof Shrinivasapura TMC and providing pump motor and other complementary 
requirements. 


25.00 


18.13 


Completed 


126 


Drilling new bore wells in the premises of Hebbarta ker tank bed and 
[Amanikese tank bed of Shrinivasapura TMC and providing pomp motor. 


25.00 


17.21 


Completed 


127 


[Amount reserved for Construction of proposed new building for Town 
Municipal corporation 


69.00 


0.00 


Completed 


Malur TMC 


128 


Improvemcms to Roads a Ward No-22 Subhash nagala Main Road, 
Samathanagara tst cross to 8th cross. LB Shastri nagara main road, Ashoka 
nagara main Road, and Ward No:08 Hanumanthanagara Extention in Malur 
[TMC Jurisdiction 


59.33 


52.29 


Completed 


129 


Improvements 10 Roads a1 Ward No: 06 Sheshappa Bhajanamandira surrounding, 
ross 10ads, Ward No.05 Near Kuppashetty bhavi Cross Roads and Ward No:08 
[Ankappa Layout Cross Roads in TMC Malur Jurisdiction. 


44.31 


34.09 


Completed 


130 


Developement of Paks in TMC Malu. Jurisdiction. 


25.00 


13.28 


Completed 


Widening and improvements and Asphalting to Existing Araleri main Road 
from Malu-Hosur Main Road to White Garden in TMC Malur Jurisdiction. 


150.00 


140.40 


Completed 


132 


Improvements to Roads at Ward No: 01 Vivekanada School Surrounding, Wardl 
No:02 and 04 Kumbeshwara Layout, Ward No:08 Khalid Layout, Ward No:09 
Unique School Surrounding, Ward No-15 and 20 Adarshanagara, Ward No-17 
MRC Layout Cross Roads and Main Roads in TMC Malur Jurisdiction. 


- 78.00 


69.34 


Completed 


133 


Drilling of borewells and erection of pump, motar and other accessories and 
Pipe line work at KSRIC Recommended Borewell priority Zones f.c., Matur! 
Lake South West Comer (Kadadenaballi Main Road) STP Plant Surrounding) 
and Constructing GLSR Near Boreweils for Pumping Water to Main Sump at 
Malus Lake. 


100.00 


94.39 


Completed 


134 


Drilling of borewells and erection of pump, motar and other accessories and 
Pipe line work at KSRIC Recommended Boreweil priority Zones i.e., Lincament| 
situated at Malur Lake North Side to Harohalli Lake. 


100.00 


95.86 


Completed 


135 


Drilling of borewelts and erection of pump, motar and other accessories andl 
Pipe tine work at KSRIC Recommended Borewell priority Zones j.e., Malu 
town South east Comer Hanumanthapura Lake Surrounding and Harohalli Land 
fil site and Constructing GLSR. Near Borewells for Pumping Water to Main} 
Sump at Malur Lake, 


30.86 


29.10 


Completed 


136 


Drilling of borewells and erection of pump, motar and other accessories andl 
Pipe tine work at KSRIC Recommended Borewell priority Zones i.e., Channakal 
Lake Surrounding Surrounding at Maasti Road and Constructing GLSR Near 
Borewells for Pumping Watcr to Main Sump at Ward No-22 and 23 in Malu 
[Town Jurisdiction. oo 


50.00 


44.21 


Completed 


PMC Charges 


185.69 


Total Works 


Estimate Cost 


Expenditure 


136 


9987.50 


7787.24 


ಅನುಬಂಧ-ಚೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜೂ 
ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಸಭೆ 


ಜಕ್ಕಲ ಮಡುಗು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ. 


100.15 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ 5 ಲಕ್ಷ ನೀರುಗಾತ್ರದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾಗಾರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 08. 06. 12 ಮತ್ತು 9 ರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು) 


80.00 


- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವಕಂದವಾರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


20.00 


ಜಕ್ಕಲಮಡುಗು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


50.00 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರ ನಗರಸಭೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದ ದೋಬಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬದಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರ ಸಾಧುಮಠ 
ಸೈಕಲ್‌ ಶಾಪ್‌ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರ ಲೇಟ್‌ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಷಹನ್‌ ಷಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ್ನೆಗಳ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 6ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಒ.ಬಿಸಿ. ಏಡ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾ ಬ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರ ಅಲ್‌ಕಲಾಮ್‌ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗೋಪಾಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಸಮ್ಮ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಲಿಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ 1ನೇ ಗೇಟಿನಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ವರೆಗೆ. ಲಿಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಲಿಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ 2ನೇ ಗೇಟಿನಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಡೆಕ್‌ ಸ್ಥ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿಸಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.06ರ ಸ್ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


103.75 


103.75 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾರುತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ 
ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುನಿಕ ಷ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪಾರ್ಡ್‌ ನಂ 07ರ ಗಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ.ಪೆದನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಾಕಲಕುಂಟೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಆದಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ, ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ(ಕಾಲೋವಿ) ಯಿಂದ ಪೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ್ಷನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ಅನಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಧುಮಠ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.7ರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿನರಸಿಂಹಯ್ಯನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


95.40 


95.40 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.12ರ ಅಮಾನ್‌ ಕಾಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬುದ್ಧ ಸರ್ಕಲ್‌ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟನ್‌ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಡ್ಗಮ್ಮ ಮನೆ 'ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ 
ಮೌಲಾ ಮನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಕಾನಿಕ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಮನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡಿಪೋ ಮುರಳಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ .ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 4 ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. "ನಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.12ರ ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ದಾಪ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಂಜುನಾಥ 
ಮನೆಯಿಂದ ಆಕ ಮನೆಯವರಗೆ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೋಡನ್‌ನಿಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಸಂಜೇ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸರ್ದಾರ್‌ರವರ 
ಆಫೀಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 'ಸಂ.12ರ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನೇಶ್ವರ 'ವೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ಬೈಟ್‌ 
ಸ್ಕೂಲ್‌ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮುರಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಟೈಲರ್‌ 
ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪರ್‌ ಪಾಷಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


77.64 


77.64 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.13ರ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಗೋಡನ್‌ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ .ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೀತಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸುಣ್ಣಗಾಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ, ಅನಸೂಯಮ್ಮ 

ಮನೆಯಿಂದೆ ಎಲ್‌,ಎಂ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದವರೆಗೆ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ "ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮಕ್ಸೂಲ್‌ ಮನೆಯ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.॥ರ ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ನಾಮಫಲಕದಿಂದ ಕಂದವಾರ ಫರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಹಾಕುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.13ರ ಮುನಿಯಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮದರ್‌ ಥೆರೆಸಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಮುನಿಯಕ್ಕಮ್ಮವ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಸುಧಾಕರ್‌ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರ್ಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಕ್‌ ಆಸೀಪ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ, "ಮುನಿರಾಜ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮುದ್ಧಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಪೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌. ಠಂ 3ರ ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 

ಪಾಪಮ್ಮ ಮನೆಹಿಂಭಾಗದಿಂದವಿಜಯಮ್ಮಮನೆ ನೆಯವರೆಗೆ, ನಾಗಲಮುದ್ದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್‌.ಎಂ.ಪಿ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶೌಚಾಲಯದವರೆಗೆ, 
ಮುನಿಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮುನಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


/ 


100.00 


100.00 


Completed 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.14ರ ಮುನಿನರಸಿಂಹ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಂ. ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ ಹಾಕುವುದು. ಬಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.14ರ ಪಿ.ಸಿ. ಗಂಗಾಧರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಗಿ ಮಿಲ್‌ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೂರ್‌ಜಾನ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ದರ್ಗಾದಿಂದ 
ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸೈಯದ್‌ ಕರೀಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ.ಅಂಬುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಿಕಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. 
ಚರಂಡಿ "ಮುತ್ತು ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23ರ ವೇಣು ಮನೆಯಿಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಗೋಡನ್‌ ವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29ರ ಚಂದ್ರು ಮಿಲ್ಫ 
ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ 'ಚೈರ್‌ 'ಅಂಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 29ರ ರೋಮನ್‌ ಕ್ಯಾತೋಲಿಕ್‌ ಚರ್ಜ್‌ ಹಿಂಭಾಗ ರೀಟಿಮ್ಮ 
ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29ರ ಯಾಸೀನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಲೇತ್‌ ಬಾಬು ಮನೆವರೆಗೆ 2 
ಬದಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29ರ ಜಿ.ಎಚ್‌. ನಾಗರಾಜುರವರ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನಂದೀಶ್ನರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್‌ 
ಮ್‌. ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29ರ ನಾಗಜ್ಯೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸೀನಪ್ಪರವರ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಬದಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾ ಖ್‌ ಹಾಕುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 29ರ ನಾಗಜ್ಯೋಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌: ಮನೆಯಿಂದ ಅನಿಲ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜೇಕಾಂತ್‌ 
ನಿವೇಶನದಿಂಧ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ ಸುರೇಶ್‌ .ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 29ರ ನಾಗಜ್ಯೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ರವರ ನಿವೇಶನದಿಂದ 
ಜಲ್ಫೀನ್‌ ಟೀಚರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


93.80 


93.80 


Completed 


- | ಮುನಿನರಸಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬೊಗ್ಗುಲು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ, ಮುಸ್ಟೂರು ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ, ಕದಿರಪ್ಪುನ ಮನೆಯಿರಿದ ಎಲ್‌, ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ, 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.30ರ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಮರ್ಚೆಂಟ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಜೂಕು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಎ.ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕರರ್‌ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುನಿರಾಜಪ ಸ್ನನವರ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಬ್ಬೂರು ಸ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ರಿಮೂವಿಂಗ್‌ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಸ್ತಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.30ರ ಸೋಡಾ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಗಂಗಪ್ಪನ ಮನೆ.ಲೈಬ್ರರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ 
ಮನೆ, ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಲಿಬೇಲಮ್ಮ ಮನೆ, ಕೆ.ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆ, ಉಪೇಂದ್ರರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎನ್‌. ನಾರಾಯಣಸ್ಥಾಮಿ 
ಮನೆ, ಕದಿರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆ, ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಪಃ ಪಕ್ಕನ ಮನೆ, ಎಲ್‌. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾಂಜಿ ಮನೆ, ಡಿ. ರಾಮಕ್ಕಷ್ಟ ೈಷ್ಟಪ್ಪ ನವರ 
ಮನೆಯಿಂದ. ಸಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಮಸೆ, ಎನ್‌. ಶಿವಣ್ಣ ಸವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಟೋ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆ, ಜಿ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರವರ ಮನೆ, 
ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ. ಕದಿರಪ್ಪ ಮನೆ, ಹೆಚ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನವರ ಮನೆ, ಈರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಸ್ತಿ ಸ್ತಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ, ಟಿ. 


ಕೋಟೆಷಃ ಪಪ್ಪನವರ. ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪನ "ಮನೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜಮ್ಮನವರ ಮನೆ, ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟೇಷಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 30ರ ಎ. ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಿಟೇನಿಂಗ್‌ ವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


49.20 


0.00 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.4ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮು ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.4ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 
ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.4ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ "ಚ್ರಾಜರಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು” ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ "ನಂ. 7ರ ನಾಗಪ್ಪನ ಹುನೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ.  ಗಂಗನಮಿದ್ಧೆ ಅಶ್ನತ್ಥಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ, ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ” 
ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೊರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.7ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕದಿರಪ್ಪ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮಾಕಲಕುಂಟೆಯ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕದಿರಪ್ಪ ಮನೆ, ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ಜೊಡಿಪುರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರಬಾಬು ಮನೆ ಮತ್ತು ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ 
ಮುರಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಧುಮಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.08ರ ಜನರಲ್‌ ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ ಪಕ್ಕದ 

ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರಲ್‌ ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ ಮುವಿಭಾಗ (ನಿಮ್ಮಾಕಲಕುಂಟೆ ನಾಗಪು ಮನೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ. 20ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ 'ಮುನಿಕ್ಕ ೈಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


88.35 


88.35 


Completed 
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ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಸ್ತ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರ ಸರಸ್ಪತಮ್ನನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಲಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಮುರಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌. ಗಾರ್ಡನ್‌ ನ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ ಚರೆಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಾರ್ಜ್‌ ನಂ.22 ರ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌. ಗಾರ್ಡನ್‌ ನ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೂ ಮನೆಯವರೆಗೂ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರ 
2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸೆಯ ನಾಯಕರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌” ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ನೆಯಿಂದ 
ಬೈರಪ್ಪ ತೋಟದವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರ ಶಿರಡಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.28ರ 
ಕೊರಮರ ಪೇಟೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಟೈರ್‌ ಅಂಗಡಿಯವರೆವಿಗೆ, ಕೊರಮರ “ಫಟಿ ರಾಮಚೆಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೊರಮರ ಪೇಟೆ ಅರಸಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಮರಸನ ನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಊರ್ದು 


ಕೊರಮರ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ಗಳು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.28ರ ಕೊರಮರ ಪೇಟೆ ಪಶ್ಚಿಮದ 
ಕಡೆ ಲಲಿತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆವಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೊರಮರ ಪೇಟೆಯ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ಹಾಕುವುದು. 


ಮೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ 'ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಹಾಕುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 28ರ ಕೊರಮರ ಪೇಟೆ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು 


118.45 


118.45 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ' 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ರೇಷೈೆಗೂಡು ಮಾರ್ಕಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮನೆ) ಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.03ರ ದರ್ಗಾಮೊಹಲ್ಲಾ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮತ್ತು 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಲ.03ರ ದರ್ಗಾಮೊಹಲ್ಲಾ 1ನೇ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.03ರ 
ದರ್ಗಾಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂಜದ್‌”ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾ ವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:03ರ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ 
ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಸಿ, ಸ್ಲಾಬ್‌ ಹಾಕುವುದು. 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.03ರ ಅಮಂತ್ರಣ ಹೋಟೆಲ್‌ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ದರ್ಗಾಮೊಹಲ್ಲಾ ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಸಿ. 


90.00 


89.99 


- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


. 


7೮ ಸ್ಸ್‌ ಲಾರ್‌ 


ಗೋಪಾಲ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ಯಾಚ್‌ ವರ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟಾಟ್‌ ಒಂದು ಲೇಯರ್‌. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.04ರ ಟ್ರೇಜರಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.04ರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಸ್‌ಪಾಲ್ಫ್‌ ಒಂದು ಲೇಯರ್‌. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.04ರ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಗಜೇಂದ್ರ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಡೈವರ್‌ ಜಿ.ಎಲ್‌. ನಾಗರಾಜ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ. ಡೈವರ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ದೇವಗಿರಿ 
ಬಡಾವಣೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ವಂ.04ರ ವೇಣು 'ಕಾಫಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಲಾಡ್ಜ್‌ ಅಶ್ವತ್ಥ 
ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಕಲಾವತಿ ನಾಗರಾಜ್‌ ಮನೆ ರಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ po 
ಆರ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಬಾಬು ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಗೆ ಚೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.04ರ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮುಸ್ಬೂರು ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ನಿವೃತ್ತ ಎ.ಎಸ್‌.ಐ. ಪೋಲೀಸ್‌ ಗೋಪಾಲಜಾರಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಚರಂಡಿ ಮೆತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಮಂಿಜುನಾಥ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ 'ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಬಾಲಾಜಿ 
ಶಾಮಿಯಾನ ಪ್ರ ಪಾಶ್‌ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ರಾಮು ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ ಮುಸ್ಗೂರ್‌ ಠೇಔಟ್‌ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಎ.ಎಸ್‌.ಐ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ & ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ MEE ಪಕ್ಕದಿಂದ ಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 
ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಪ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವ ವಾಟರ್‌ 
ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಿಂದ ಎಸ್‌ ಬಿ.ಎಂ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಮೇಶ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ Ms ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಾನಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ರಸೆ ಸೈೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ "ನಂ. 04ರ 
ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ ನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕೇರಳ ರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ ತನ್‌ವೀರ್‌ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಂದಿ ಗ್ರಾಫೀಕ್ಸ್‌ ರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಆಸ್‌ಪಾಲ್ಫ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.04ರ ಪ್ರಶಾಂತ 
ನರ ಕೆಎವೀಸೆ ಎಸ್‌ ಮೇಡಂ ರವರ ರಸೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ೧4ರ ಪಶಾಂತ ನಗರ ಗಿದಿದಾದ್‌_ ರೆಡಿ ಮನೆ ಮುಂಬಾಗ_ಗಸಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ 


305.06 


305.06 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ದಿನ್ನೆಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಬಿ. ಬಾಬು ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ದಿನ್ನೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರವರ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಡಿಶ್‌ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ ರವರ 

ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಚದಲುಪುರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕೆನ್ನಗೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಒಕೆ. ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ೨ವ ಮಾಸ್ಟರ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. 'ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಜಿ.ಟಿ.ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 05ರ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ಇಂ. ೧5ರ ಮೊಕ್ತರಾಣಿ 
ಮನೆಯಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ಆಫಿಸ್‌ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಂ. ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾಚ್‌ ಹಾಕುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಮುನ್ನಿಪಲ್‌ ಕಾಲ್ಕೆಜ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ಆಂಜನೇಯ 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಬಾಲಾಜಿ ಚಾಟ್ಸ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್‌ .ಬಸ್‌.ಎಂ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 

"ಆರ್‌ಸಿಸಿ. ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಪಾರೇಸ್‌ ಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಬಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.05ರ ವಿನಾಯಕ ಹೋಟೆಲ್‌ ಕವರ್‌ Ls ಟಿಪ್ಪು ರವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ 
ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 
ಚರಂಡಿ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ತಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಯೋಗೇಶ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಕಲ್ಗರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಪೋಲೀಸ್‌ ಕ್ಷಾಟ್ರಸ್‌ ಗೇಟ್‌ 

ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಉಗಾದಿ ಹೋಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ಪಲ್ಲವಿ ಬಾರ್‌ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಂ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.05ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ 
ಪಲ್ಲವಿ ಬಾರ್‌ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಪವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.' 


50.00 


50.00 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 6ರ ಲಿಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ದಿನ್ನಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 6ರ ಜಯರಾಂ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಘಾನ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಅಶ್ವಥ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಶೇಶ ಟೀ ಸ್ಥಾಲ್‌ನಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನ ನಂ "6ರ ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.06ರ 
ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಲೇಔಟ್‌ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರ ಗೋಪಾಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ತಾಬ್‌. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರ ಶೀನಿವಾಸಪ್ರನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಪಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 

ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ, ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


120.00 


120.00 
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ನಂ. 07ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧ ಘಟಕದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ ಗೌಡ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.07ರ ಎಳೇಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ಅಮ್ಮಾ ಜನರಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಬೈರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 


ನ್ಯೂಟನ್‌. ಗ್ರಾಮರ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


94.00 


94.00 
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ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.8ರ ಹೊಸ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಬುದ್ಧ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 14ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಯೆಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ "ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಖಾಲಿ ಇರುವ ನಗರ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.9ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಭೆ ಜಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


105.30 


105.29 
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ಸೀನಪ 
ಸೀನಪ್ಪ 


೬ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.।1ರ ಮೇಸ್ತ ಸೀನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಚಿದ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಚುವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.॥ರ ಮೇಸ್ತಿ 
ಮನೆಯಿಚಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೆನೆುವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.।1ರ ರ ತಂಕರ್‌ ಪೆನೆಯಿಚದ" ಲೇಟ್‌ ಬಳಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯುವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.11ರ ಇಲಿಯಾಜ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಮನೆಯಿಚಿದ ಪ್ರಶಾಚಿತ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾಡ್‌ ನಂ.15ರ ನಗರ್ತಕರ್‌ ಪೇಟಿ ಸರ್ವೆ 
ಕಛೇರಿಯ ಹಿಂದ ಭಾದ್ದರ್‌ ಸಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೋರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನರಿ15ರ ಆಚಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ನಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ಸರ್ಕಲ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಸರ್ಕಲ್‌ ನಿಂದ ಸಂದಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ನಂ. 15ರನಂದಿರಸ್ಥೆ ಸ್ವಯಿಂದಸಿ.ವಿಸಂಧಿಯವರೆಗೆಸಿ.ಸರಸ್ಕೆಸಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ. 15ರ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಿಮ್ಮದಾಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15ರ ಗೋಣಿಮಾನ ಕುಂಟೆ ಮಠದಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪನವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ವಿಸ್‌.ಎಂ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15ರ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ (ಪೆದ್ದಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರವೀಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 

ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15ರ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾಂಬು "ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15ರ 
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ (ಈನಾಡು) ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15ರ ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15ರ ನಂದಿ ರಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣ (ಅಂಗಡಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಕಂದವಾರ ಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


90.00 


81.42 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16ರಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್‌ ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಶಾಪ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.]6ರಲ್ಲಿ ಬಜಾರು ರಸ್ತೆಯ 
ಕ್ರಾಸ್‌.1, 2 ರ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಹಾಗೂ ಬೈರೇಗೌಡ ಡೈರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.16ರಲ್ಲಿ ಎದ. ಪೇಟೆ ಗೀತಾ ಸ್ಫೋರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್‌.ಜಿ.ಎಸ್‌.. ವೇಣು ಮನೆಯವರೆಗೆ "ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16ರಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ 
ಮನೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16ರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಜಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್‌ ವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.17ರ ಆಕಾಶ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಮುನಿಸಾಮಿ ಲೇಔಟ್‌ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 7 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿ ಸುನೀಲ್‌ 
ಶೇಟ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ "ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಭೂಷಣ ರಾವ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.17ರ ಅಂಜುಮಾನ್‌ "ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 
“ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.17ರ ಈಶ್ವರ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ER 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.!7ರ ರಾಭನ್ನ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ "ಸರ್ದಾರ್‌ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಇಮಾಂ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.17ರ ಅಂಜ೦ಂ ಮನೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


90.00 


59.59 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆ (ವಾಸ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಸೀನ (ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಮನೆ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18ರಲ್ಲಿ 
ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವುದು, ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 18ರಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ 
ಟಿಕೇಟ್‌ ರವಿ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. /8ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಿರಮಣಸ್ತಾಮಿ ಚೌಲ್ವ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.8ರಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಾಗುಡಿಯ ನಿಸಾರ್‌ ಅಹ್ಮಮದ್‌ ಮನೆಯಿರಿದ ಎಜಾಜ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ" ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18ರಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ "ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ನ ನಾಗಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. 
ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.19ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕೊಳಾಯಿಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


75.00 


75.00 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20ರ ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ನಾಗಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಲಾಯರ್‌ ಮಂಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌, ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20ರ ರುಕ್ಕಿಣಿ 
ಮತ್ತು ನಾಗಣ್ಣನ ಮನೆ "ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20ರ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಚಿತಿಸಾಗರ 
ಹೋಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿಸಿರಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 20ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಆಟೋ ಶೋಲಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.20ರ ಭಾರತಿ ನಗರದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ನಾಗೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20ರ ಭಾರತಿ ನಗರದ 
ಪಂಚಾಂಗ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾಡ್‌? ಸಂ.20ರ ಕೌಸರ್‌ ನಗರದ ಮಹಮದ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮದರಸಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20ರ ಕೌಸರ್‌ ನಗರದ ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಬು ಶಾಪ್‌ನಿಂದ ಜಿಕ್ರಿಯಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌. 
ನಂ. 20ರ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ಟೆಯ ಮೈಕಾನ್‌ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 'ಕಲರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ "ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎ. ಲೋಕೇಶ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ। ಅನಿತಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


45.00 


45.00 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ' ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಗಾರ್ಜನ್‌ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌. 
ಗಾರ್ಡನ್‌ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಮಾಯಣ್ಣ) 
ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡಾಂಬಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ' ಮನೆಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೈದ್ಧಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ರಾಮು ಡಾಕ್ಸರ್‌ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ವಿಕನಾಥ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 'ಸ್ವೇಡಿಯಂ ಮುಖ್ಯರಸೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ 
ಮಾರುತಿ "ಬಡಾವಣೆ ಸ್ಟೇಹಿಯಂ ಮುಖ್ಯರಸೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ (ಆರ್ಮಿ) ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 32ರಲ್ಲಿ 
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಖ್ಯರಸೆಯಿಂದ ನೇತಾಬಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ,22ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ 
ಆನೂರು ವೆಂಕಟಿಶ್‌ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಹುಣಸೇ ಮರದ ವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಆರ್‌.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ ರಾಮು ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಖ್ಯರಸೆಯಿಂದ (ಕೇತ ಅಬ್ದುಲಾ) ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಷುರಿಯಪರೆ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಬಡಾವಣೆ (ಬಲಜಿಗರ ಮನೆಯ 
ಹತ್ತಿರ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.22ರಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್‌ ಅಲಜನೇಯಸ್ಟ್‌ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


100.00 


100.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


24 


ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23ರ ಸಂತೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಬಿ. 'ಕಾಂಖೌಂಜ್‌ ವರೆವಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 
(ಬೈ ರೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆವಿಗೆ). ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23ರ 'ತೃಲ್ವ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿ.ಬಿ. ರಸೆಯ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ 


ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಾಂಪೌಂಜ್‌ ವರೆವಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗಲದ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23ರ ಪಃ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ 


ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೆಯವರೆವಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗಲದ 
ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇ 


ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರರಣ ಮಾಡುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 24ರಲ್ಲಿ ನಂದಿ 
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕನ್ನರ್ವೆನ್ನಿ ರಸೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 24ರಲ್ಲಿ "ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ 


pu * ಸು 
ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಬಜಾರ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ನಂ.. 24ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ 
ಕನಕಭಜನೆ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಪೋಲೀಸ್‌ ' ಮುನಿಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 


ನಂ. ೨5ರ ಬಂಡ್ಲು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ ರಾಮು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ ಜಯರಾಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ 
ಮಂಜು ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.25ರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಕ್ಕ ಹಾಲು ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ ಮಂಜುನಾಥ 
ಸ್ಪತ್ರಿ 


ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸುಬ್ಬರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ 
ಖಾಸಿಂ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಟಾರಿ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ ಬಂಡ್ಲು ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಡಿ.ಆರ್‌.ಎ 


್ಸು yf .ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ ಎ-1 ಚಾನೆಲ್‌ನಿಂದ ಸಂಗೀತ ಮೊಬೈಲ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23ರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಅಂಜಿನಪ್ಪ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.23ರ ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ಹೌಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಯಚಾರಿ ಮನೆಯವರೆವಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು 


ಸ್ಟೇಷನ್‌ 
ಪಠೆಎಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗಲದ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 23ರ ಅಪ್ಪಲ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರೆಸ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಸಬಾಗಿ ಮಾಡುವುದು 


83.90 


68.66 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.26ರ ಅಂಜನೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಜಾರ್‌: ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಹಳೇ ಸಂತೇ ಬೀದಿ ಡಾರಿಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.26ರ ಶ್ರೀ. ನಂಜಪ್ಪ 

ನವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಯವರೆಗೆ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.26ರ ವಾಸವಿ ರಸ್ತೆ: ಶೌಕತ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ 

ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ ಸ್ಕ್ಯಾಬ್‌ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.26ರ ಒ.ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಾಂಪೆಂಡರ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಧವ ಜ್ಯೂವೆಲರ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲಾಗುಡಿ ವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.26ರ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾನೆಸ್ತಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್‌ ವರೆಗೂ "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


100.00 


65.74 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರ ದೊಡ್ಡಭಜನೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜ್ಯೂವೆಲರ್ಸ್‌ ವರೆವಿಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.27ರ ಪತವುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಚಾರಿ ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ 
ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರ ಉಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಮ್ಮ 
ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 27ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತು 
ಮೋರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರ ಸಾಯಿಗಂಗಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜು ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ 


[ 


ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರ ಮುಖೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರ 
ಛೋಟುಸಾಭ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಭಜಾನ್‌ ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾಡ್‌ 


್ಲಾಕ್ಸ್‌ . ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ 
ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


50.00 


50.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31ರ ವಿಜಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಟನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. . 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31ರ ಮಂಚನಬಲೆ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ತುಳಸಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31ರ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಐ.ಎಸ್‌. ರಾವ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
ಸ 


ಪನ [% ಎಸ್‌. .ಸಿ. 
ER 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31ರ ಕೆ.ಎನ್‌.ಟಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31ರ ವಾಪಸಂದ್ರ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕೆಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31ರ ವಾಪಸಂದ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಸಿ. 


. ವೆಂಕಟ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.3!ರ ಬಿ.ಬಿ. 
ರಸ್ತೆಯ ಶಂಕರಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


100.00 


99.58 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂದವಾರ ಬಾಗಿಲುನಿಂದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20 ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ಸೇರುವ ಮಳೆ 
ನೀರು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.28ರ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 
ವರಗೆ ಮಳೆ ನೀರು” ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಿಂದ ವಾರ್ಡ್‌" ನಂ.3ರ 
ದರ್ಗಾಮೊಹಲ್ಲೂ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ವರೆಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


500.00 


390.62 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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2975.00 


2665.42 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಚೆ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ . ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿಕೆರೆಯಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ” ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು "ಮಾಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1215.00 


"1095.00 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಿನೋಭ ಕಾಲೋನಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ಕೀರ್ತಿನಗರ, ಜೆ.ಜೆ ಕಾಲೋನಿ, ನಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು, 
ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ, ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌' ಆರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗವ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡುಲು ಹಾಗೂ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ ಸೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


115.44 


90.49 


12&13 ರ ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ಗಲ್‌ನಿಂದ ವಯಾ ವಿನೋಭ ಕಾಲೋನಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ನಯಾ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್‌ವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ 
ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ಕಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 14ರ ತಪತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೋಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನ್ಯೂ ಆರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ,20ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಕೆಳಗೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಿ ಮನೆ ತನಕ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ 

ನಿರ್ಮಾಣ. * 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 10 ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಮೋರಿಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ವ್ಕ ೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ 


89.00 


85.08 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.21 ರ ಜೆ.ಜೆ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ(ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾ ಫಾರಮ್‌ ವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪೈಂಟರ್‌ ಸೀನಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಟೆ 

ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ನಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುದಕೃಷ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುರಳಿ 

ವರ್ಕ್‌ ಶಾಖ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಲೋನಿ ಕೃಷ್ಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾರಾಯಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


60.00 


55.14 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.21 ಜೆ.ಜೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರು 


50.00 


39,22 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮನೆ ಹಾಗೂ 
ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಮನೆತನಕ ಹಾಗೂ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಆಂಜಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಪ್ಪ ಮನೆ ತನಕ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸೆ. 


50.00 


32.65 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ತಪತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಂಬೂಬಜಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು, ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸಿ, ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡುಲು ಹಾಗೂ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


64.69 


26.49 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.02ರ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾಂಜಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಾಯಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಮೋಟಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ. ಹಾಗೂ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 3ರ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುನಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ ನಾಗರಾಜು 
ಹಾಗೂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಬ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.02ರ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ 50ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್‌ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಜಂಡಾ 
ಹತ್ತಿರದಿಂದ 50ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16 ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜಣ್ಣ 
ಮನೆಯಿಂದ ಡ್ರೈವರ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸ್ವೆಗಳಾದ ಅಚ್ಛನ್ನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹೋಟಲ್‌ ಶಿವ ರಸ್ತೆ ದೋದಿ ಕಾಟ್‌ ಬಾಬು. ಮನೆ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ೆ.ಬಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೆಗಳಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ 


83.00 


71,48 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 9 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಮೋರಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 3೩12ರ ಎಂಜಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗದ ಭೋವಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬಾರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ, ನಗರಸಭೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 2೩5ರ ತಾಲ್ಲೂಕು” ಕಛೇರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಂಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಗಜಾನನ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಡಾಂಬಾರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
"ಹಾಗೂ ುಟುಣಧಿ ಛಿಂಡಿಡಿಜಂಡಿನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


73.00 


73.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 13 ರ ಪ್ರೇಮನಗರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ (ತುಳಸಿ. ಪ್ಲೋರ್‌ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ) ಡಾಂಬಾರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 23&24ರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಪೇಟೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಂಕರಮಠವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೀದಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.02ರ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಡಾ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹತ್ತಿರದ ಖುರ್ಷಿದ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಬಾಬು ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುನಾಷ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


60.00 


45.75 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


11 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.5 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕ್ಷಾಟ್ರಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಕೆ.ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00 ಲಕ್ಷ) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6 ರಲ್ಲಿ ಅಂಜನಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ವೆಟರ್‌ನರಿ ಡಾ॥ ರಾಮಕ್ಕ ೈಷ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 8ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು "ರಸ ಸ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ 'ತನಿಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ರಸಃ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ರಾಜೀವನಗರ ಮುಖ್ಯರಸೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಫಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


60.00 


53.58 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


12 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 11 ರ ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಜೀವ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನಾಮ ಅಮರನಾಥ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಹಾರಕೀನಾಥ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ರಫೀಕ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ (ರೂ. 20.875 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.13ರ 


ಸೊಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ ಡಿಲಕ್ಸ್‌ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಪ್‌ ನಿಂದ ವರ್ಷ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್‌(ಕೊಲಿಮಿ)ಯಿಂದ ಅಮೀರ್‌ ಸಾಬ್‌ ಮನೆ ತನಕ ಹಾಗೂ ತೌಡು ಪಾಪಣ್ಣ 


ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ರಮೇಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 14ರ ಸೊಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
ಸತ್ತೂರ್‌ ಸಾಬ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


70.87 


40.85 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 18ರ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಅಪ್ಪಲ್ಲ್‌ ಮನೆಯಿಂದ) ಸೂರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ 

ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ಷೇಟಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 

ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25ರ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾರ್‌ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಮುಂದೆ 

ಹಾದುಹೋಗಿ ತಾತಯ್ಯನವರ ಮಠವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 25ರಲ್ಲಿ ಗೆನೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಆದ ಸೀನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 

ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಟವರ್‌ (ಏರ್‌ಟೆಲ್‌) ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾರ್‌ ಮನೆ, ಅಪ್ಪರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್‌.ಕೆ. ಜಬೀರ್‌ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. ೨25 ರಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್‌ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಸ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 'ಫೇಶವಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ (ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ) ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


79.00 


61.18 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.17 ರಲ್ಲಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಬೀನ್ಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನೂರಾನಿ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಶಬೀನ್‌ ಮನೆತನಕ ಹಾಗೂ 

ಸೈಯದ್‌ ಹಜಮತುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪೈಂಟರ್‌ ಪೈಯಾಜ್‌ ಮನೆ ತನಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶೇಷರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ 

ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಡ್‌ ನಂ 2ರ ಗಾಜುಲ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಬಳೆ 

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಲೈನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ 'ಮನೆವರೆಗೆ ಕೋಕಿಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಸೀನಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ' ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ 

ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಓಣಿವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಎ ಚಿ೦ತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 30ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಸುಬ್ರಮಣಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ. ಛತೆದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ 
ಚರಂಡಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


55.00.- 


38.22 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2125.00 


1808.13 


ಅಿಡ್ಡಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 8, 9, 4, 7 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಜಾ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 


ಜಳ 


20ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 8, 9, 4, 7 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಜಾ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ 


ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಪಂಪು/ಮೋಟಾರು ಆಳವಡಿಸುವುದು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 8, 9, 


4. 7 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಜಾ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಹಾಗೂ 
ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ, 8, 9, 4, 7 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಜಾ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ | 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಲಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರವನ್ನು ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ. 01ರಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿರುವ ಗುಂಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 8, 9, 4, 7 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಜಾ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 8,9, 4, 7 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಜಾ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಂದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ರೈಸಿಂಗ್‌ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


194.44 


0.00 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಭ್ಯ 


ೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಈದ್ಲಾ ಮಸೀದಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಲ್ಲಿನ ಏಸೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಟೆ ಸರ್ಕಲ್‌ ದ್ವಾರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಭೈಖಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್‌ 


ಸಂ 09 ರಲ್ಲಿನ ಏ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಓ.ಟಿ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 9 ಮತ್ತು ರ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


62.42 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ದಿಬ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 26ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


39.20 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.07 ರ ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಖುದ್ಧೂಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪರ್‌ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಟಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಹಸೇನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಷಫೀ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಾನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.08 ರ ಭೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ” (ನಾಗಲ ಮುದ್ದಮ್ಮ 'ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು 


ಹಾಕುವುದು, ಭೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬದಿ), ಎಸ್‌ವಿ.ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ತಾರ್‌ ಸಾಬ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ಬದಿ) ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, 


ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.09 ರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಭೈಫಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಯವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ಥಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ 

ಮುನಿವೆಂಕಟಸ್ಥಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ಸಕು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಹಾಕುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಟಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 

ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಾಸವಿ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತವಾರ ಛತ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೇಕರಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, ಡೆಕ್‌ 
ಸ್ಲಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


70,00 


65.15 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 22, 23 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಪಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗೌಡನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ' 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 22, 23 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಪಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗೌಡನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಪಂಪು/ಮೋಟಾರು ಆಳವಡಿಸುವುದು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 22, 23 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ 
ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಪಂ 'ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗೌಡನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 22, 23 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ.ಪಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 
ಗೌಡನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.69 


8.24 


ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.23ರ ಶೆಟ್ಟುಗುಣಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವೀರಾಪುರ ರಾಮು ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಾಯಪ್ಪನವರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 
ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗ ಆರ್‌ಸಿಸ ಚರಂಡಿ, ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೊಜಾರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಟ್‌ಪಾತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶೆಟ್ಟುಗುಣಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಸ್ತರ ಸೀನ 'ಹುನೆಯವರೆಗೆ, ಮಲ್ಲೆಪ್ಪನವರ ಕೃಷ್ಣಪ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟುಗುಣಿ 
ಮುಖ್ಯರನ್ನೆಯವರೆಗ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುಖ್ಯರಸೆಯಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶೆಟ್ಟಪ್ಪನವರ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಂಪುಹೌಸ್‌ವರೆಗೆ, ಮಾರಪ್ಪನವರ ಕೈಷ್ಣಪ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 23ರಲ್ಲಿ ಪೊಜಾರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಷಟ್ಟುಣಿ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ತಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ 
ಸಂ 15 ಮತ್ತು 23 ರಲ್ಲಿರುವ ಶೆಟ್ಟುಗುಣಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ರಲ್ಲಿನ ಕಾಮಾಟಿಗರ ಪೇಟೆ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುನಿವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ 
ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆ ಮೂಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ ಸ್ಟಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮಳ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಲೈನ್‌ ಒದಗಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೈಪ್‌ ನ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 


97.00 


73.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತಾತಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಳವೆಭಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು, ಗೌಡನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಳವೆಭಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು. 

ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಂಗಳದ" ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು. ಕೊರೆಯಬಹುದಾದ 35 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಸಫಲತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, 

27 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಂಪು ಮೋಟಾರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪೂರಕ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ 2 ಸಂಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಔಉಊಖಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಉಊಖಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು 

ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂಪ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಪುಹೌಸ್‌ಗಳಿಂದ ರೈಜಿಂಗ್‌ ಮೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಸಂಪ್‌, ಪಂಪುಹೌಸ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.27ರಲ್ಲಿ 4 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು, ಓಹೆಚ್‌ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


354.87 


22.66 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ. 13ರಲ್ಲಿ ಕದರಿಪಾಳ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಕಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ. 22ರಲ್ಲಿನ ಶಾಮಣ್ಣ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ. 21 ರಲ್ಲಿನ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುನೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವಾರ್ಜ್‌ನಂಿ 04 ರಲ್ಲಿ ಎ.ಡಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಪಿ.ಮುಷ್ಟಾಕ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, | ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸೇರುವ 
ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಎ.ಡಿ.ಕಾಲೋನಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಭೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮರ್ಡ್‌ಸಂ. 09ರ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 
ಧೈಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾಮನಾರಾಯಣಸ್ತಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಲಗ್‌ ಸ್ಥ ಸ್ಥಾಬ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


51.00 


53.55 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ,22ರ ಅಶೋಕ ರಸೆ ಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಲಾಯರ್‌ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹಂದಿಗಳವರ 
ಬೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಚಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಂಕರಮಠ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಆರ್‌ಸಿಸಿ 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.26ರ ಸಂತೋಷ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಹಬೂಬ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮುಕ್ತಿಯಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 
ದಾದಾಪೀರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಆನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾರೂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 9ರ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ 
ಡಾಲ್ಡೀನ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ತಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಈದ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ಹಾರದಿಂದ ಭೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಅಮ್ಮನಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ತಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


72.00 


57.16 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10 


ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ. 1ರಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಲ್ಲಾಪುರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 
ಟಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹಾಗೂ ಟ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿ 
ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


70.00 


73.35 


11 


ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


80.00 


85.93 


q 


ವಾರ್ಜ್‌ ಸಂ. 13ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಇದ್ದೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕದರೀಪಾಳ್ಯ ಅಶ್ವತ್ವಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ. 15ರಲ್ಲಿ ಕದರೀಪಾಳ್ಯ 
ಅಶ್ವತ್ನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇದೂಡು ರಸ್ತೆ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮಾರುತಿ ಸಗರದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೋಟಿ 

ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಯೂರ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ (6ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಸ್ಪತ್ರ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್‌ 

ಮಳಿಗೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 12 ರಲ್ಲಿನ ಖಾಸಿಂಖಾಳ್ಯ ರುಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ "ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭಿವೃ! ದ್ಲಿಪಡಿಸ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


90.00 


"93.63 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ, 6, 13 ಮತ್ತು ॥ ಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಓ.ಟಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್‌ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್ಕಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಉಲ್ಲೂರುಪೇಟೆ ಮಾರಮ್ಮ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಲ್ಲಿದುರದಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್‌ಾಸ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 27 ರಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ಪಶಾದಿ ಮಹಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಚರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ ರ್‌ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಮತ್ತು ಚಜ್‌ನಿಂದ ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಪಂಮುಹೌಸ್‌ಜರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3ನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮಹಬೂಬ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಸ ಸೈರಾದ ಮಕ್ತಿಯಾರ್‌ ಪಾಷ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ "ಡಾಂಬರೀಕರಣ... 


75.00 


72.24 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ !4ರಲ್ಲಿನ ಟೌನ್‌ ಪೋಲೀಸ್‌ ಸ್ಪೇಷನ್‌ನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಫಿಲ್ಲೇಚರ್‌ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ ಮತ್ತು ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ದ್ದಾರ ನೆಹರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 14 
ರಲ್ಲಿನ ನಿಸಾರ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 27 ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 27ರ ನಿಸಾರ್‌ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಮಹಬೂಬ್‌ ನಗರ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಜ್‌ ಸಂ 20 ರಲ್ಲಿನ ಅಮೀರ್‌ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 18 ರಲ್ಲಿನ ಓ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 
ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 2ನೇ ಟಎಂಸಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ದ್ದಾರ 2ನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ. 18ರಲ್ಲಿನ 2ನೇ ಟಿಎಂಸಿ 
ಮಸೀದಿಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್‌ ನೆಂ 26ರ ಸಂತೋಷ ನಗರ ಕೋರ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


80.00 


59.19 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.01 ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಎಸ್‌.ವಿ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅರ್‌ಸಿಸಿ "3ರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್‌ ಸ್ನಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 234 ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ 
ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಿವೇಶದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.03 ರಲ್ಲಿ ಬೋಂಡಾ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವಾಸವಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಶಾಖ್‌ 
ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಜೋಟ್‌ ಗೋಪಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಖಾದ್ರಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ಪತಿ ಕಾನ್ತೆಂಟ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ರವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಜೋಟ್‌ ಗೋಪಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಸವಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.05 ರಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಗರಸಭಾ ಕಛೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್‌.ಜಿ.ಪಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ನೆಯವೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಬೂಲ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಗುಲ್ಲಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ಯಿಂದ ಮುಗಳಿ ಮುನಿರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ," ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ತಾಬ್‌, ಕಾಬೂಲ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
ಟಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಯರಾಮ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಯರ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಟೈಲರ್‌ ರಾಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ ಮತ್ತು 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಾರ್ಡ್‌ಸಂ.06- ರ 1ನೇ ಕುರುಬರಪೇಟೆ ವಿಜಿಟ ರಸ್ತೆ ಭಜಂತ್ರಿ ಸರಸ್ಪತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿಬಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ, 2ನೇ ಕುರುಬರಪೇಟಿಯ ನೀರುಗಾಡಿ 
ಮಂಜು ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಲೇಟ್‌ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಜೀರ್‌ ಚಿಕನ್‌ 
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪುಟ್‌ಪಾಠ್‌ ಟೈಲ್ಸ್‌ ಹಾಕುವುದು. 


80.00 


42.20 
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ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.10 ರ ವಿಜಿಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಯಿನಾಥ್‌ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸರ್ದಾರ್‌ ಮನೆ ಮುಂದಿನಿಂದ 1ನೇ ನಗರ್ತಪೇಟಯ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೂ, 1ನೇ ನಗರ್ತಪೇಟೆಯ 
ನಗರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ 2ನೇ ನಗರ್ತರ ಪೇಟೆಯ ಸಲೀಂಸಾಬ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ನಗರ್ತರ ಪೇಟಿ ಮಧ್ಯದ ಕನ್ನರ್‌ವೆನ್ನಿ 
ರಸ್ತೆಯ ನಾಗರಾಜ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 2ನೇ ನಗರ್ತಪೇಟೆ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 2ನೇ ನಗರ್ತಪೇಟೆ ಮಹಬೂಬ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಟೈಲರ್‌ ಫಾರೂಖ್‌, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ,11 ರ ರಾಮದಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶೀನಾಥಶಾಸ್ತೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನಾಮಾಲು ವೆಂಕಟನಾರೆಪ್ಪ ಮನೆಯ 
ಪಕ್ಕದಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್‌ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕುಂಬಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.12 ರ 3ನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರದ ಇನಾಯತ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನೂರ್‌ ಅನಿ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ, ಗಾಂಧೀ ನಗರದ ಸೋಮನಾಥ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಶಫೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.13 ರ ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್‌ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಂಗೆಸ್‌ ಭವನದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. ಹೆಲ್ತ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ ನಗರಸಭೆಯ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಘಟ್ಟಪ್ತನವರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ .ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.14ರ ಜ್ಯೋತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್‌ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವಾನಂದ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಮಾ 
ಮೇಡಂ ಮನೆಯಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ, ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 


86.00 


79:23 
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ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.15ರ ಕದರೀಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ದಾವೂದ್‌ ಸಾಬ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಟುಗೂಡು ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.16ರ 1ನೇ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದುರೇಷೆಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕ್ಷಾಟ್ರಸ್‌ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.17ರ ಗೌಸಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ 2ನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ 
ನಗರದವರೆಗೆ, ಜಂಡಾಯಿಂದ ಕದೀರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೀಗಪಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷರ್‌ ಜಾವೀದ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಫಯಾಜ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.18ರ. ರಫೀಕ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಲ್ತಾಪ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಫಾರೂಖ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ಜೆ ಬಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ, 
ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


83.00 


76.99 
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ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.19ರ ಅಮೀರ್‌ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಅಮೀರಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.20ರ ಎಸ್‌.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಸಂತೋಷನಗರದ ಷಫೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಎಸ್‌.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್‌ ಮನೆ, ಜಬೀ ಮನೆ, 
ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆ, ಟೈಲರ್‌ ಬಾಬು ಮನೆಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನಗರದ ಮೌಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬು ಜಮೀನುವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದು. 
20ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ತಿಯಾರ್‌ ಸಾಮಿಲ್‌ನಿಂದ ಇಲಾಹಿ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಎಸ್‌.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ನಗರದ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಲಾಹಿ ನಗರದ ಅಮ್ಹದ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಸ್ಲಾಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.24ರ 

ಜರೀನಾ ಮನೆಯಿಂದ ಫೈರೋಜ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅನ್ನಾರಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಜಾಕೀರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.25ರ ಚೋಟು ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬೂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಷಮೀಮ್‌ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್‌ಸಂ.27ರ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬಾಬಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಯದ್‌ ವಲೀಭಾಷ ಮನೆಯವರೆ; ನಿಸಾರ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಪಾನ್‌ ಬೀಡಬೀಡಾ ಶಬ್ಬೀರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ದಾರ್‌ ಮನೆ, ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಮನೆ, ಮೈದ್ದೀನ್‌ ಮನೆ, ಖಾದರ್‌ ಮನೆ, ಕಲೀಮ್‌ ಮನೆ, ಅಮ್ಮು 

ಮನೆ, ಚೋಟುದಾ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


91.00 


97,14 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆಗೆ ನೂತನ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ "ಕಾಮಗಾರಿ. 


400.00 


0.00 


(& 


ಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


2125.00 


1161.28 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರಸಭೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 21 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 5.00 ಲಕ್ಷ ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 20,2111 ಮತ್ತು 19 ಕ್ಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) (ಅನ್ನಪೊಣ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ) 


87.50 


77.56 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 19 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 500 ಲಕ್ಷ ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಜ್‌ ನಂ 22, 18, 19. 16, 17. ಮತ್ತು 15 ಕ್ಥೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 


X ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) 


87.50 


77.56 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ 


[7 


ವಾಡ್‌ ೯ ನಂ ೧08 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 1.00 ಲಕ್ಷ ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೆ.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಾಡ್‌ ನಂ 07,08, ಮತ್ತು 15 ಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


25.00 


20.37 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:5ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಿಂಭಾಗದ ನದಿಯ ಹೊಸ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:0। ರ ಸ್ಟಾಗತ್‌ ಲೇಔಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇ.ಸಿ.ಚೆರಂಡಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 08 ರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ. ಅಡ್ಡರಸೆಗಳು. ನಂಜಪ್ಪ ಲೇ ಔಟ್‌ ನ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 


50.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 14 ಮತ್ತು 11ರ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಚರ್ಚ ಮುಂಭಾಗದ ಅಡ್ಡರಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಆರ್‌.ಎಂ.ಸಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ರೆಸೆಗೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 08 ರ ಹಳೇ ಪೋಲೀಸ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಇನ್ಸ್‌ ಪ್ಪಿರ್‌ರ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಯ 3 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಗಳ, ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಸ್ವಯಿಂದ. ವಕೀಲರ 
ಸಂಘದ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸ.ಚರೆಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25.00 


25.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 21 ರ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


25.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 13 ರ ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸೆಃ ಸ್ಟೆಯಿಂದ ಕಲಾ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಲಕ್ಷಣ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಡ್ಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 14ರ ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ12ರ ರೀಡೀಂಗ್‌ ರೂಂ ಹಿಂಬಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ 

ಸಂ 02 ರ ವೀರಾಂಡನಹಳ್ಳಿಯ . ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ. ವಾರ್ಜ್‌ ನಂ 10 ರ ಅಪೂರ್ವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 20 

ರ ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್‌ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ , ಕಾರ್‌ಪೆಂಟರ್‌ ಜಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ೬ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 

ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌. ಸಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದುಗೆರೆ ಟೀಚರ್‌ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಉಪ್ಪಾರ ಕಾಲೋನಿ ಸನಾ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ( ಉಡಮಲೋಡು 
ರ. ಸ್ವಯಿಂದ) ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


33.70 


33.63 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕರೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ (ಮುಂದುವರೆದ ಬಾಗ-2) ಕೈ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 19ರ 
ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 4 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀ ನಗರದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


35.00 


22.95 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 03 ರ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ನವರ ಸಾಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ 3 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಲಾಂ ಸರ್ವೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡ್‌ ದಿಬರೀತರಣ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದರು ಗಡೆ ಇರುವ 3 ಅಡ್ಡ 

ರಸ್ಟೆಗೆಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 07 ರ ಟಿಪ್ಪು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


30.00 


26.34 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 4 ರ ಹಳೇ ಪೇಟೆಯ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತಗೆದು ಪೈಪ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿ.ಐ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 9 ರ ಹಳೇ ಪೇಟೆಯ ಹಾಲಿ ಇರುವ 
ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೈಪ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿ.ಐ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 


ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


28.85 


26,88 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 10 ರ ಹಳೇ ಪೇಟೆಯ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೈಪ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೆ 

ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿ.ಐ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 5ರ ಹಳೇ ಪೇಟೆಯ pp 

ಸಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬಾಗದ ರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ) ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೈಪ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿ.ಐ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.” 


27.91 


24.98 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


12. 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:19ರ ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಂಬಾಗದ ರಸ ಸೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 15 ರಪೀರು ಸಾಬ್‌ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಭವನದ 
ವರೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ. ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ;ಪರಗಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮರಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಪ್ಲೆ ಪೈಪ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿ.ಐ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ ನಂ 21 ಠ ಲಾಯರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರಿ ಆನಂದ್‌ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗು ಟಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ “ರಸ್ತೆ ಸೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


28.40 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 21 ರ ಬಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಬಂಕ್‌ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 3 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತಗೆ ಗಳಿಗೆಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ 
ಪ್ಯಾರಲಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಲತರ ರಮೇಶ್‌ ಲೇಔಟ್‌ ವರೆಗು 


18.33 


16.84 


14 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 18,16,172 ಮತ್ತು 13, ರ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪುಡ್‌ ಗೋಡಾನ್‌ ರಸ್ಸೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


40.00 


0.00 


1S 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 18,16,17,19,14 ,ರ ನೆಹರೂಜಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ವಯಾ ಆಜಾದ್‌ ನಗರದಿಂದ ,ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪುಡ್‌ ಗೋಡಾನ್‌ ಹಿಂಭಾಗದ 
ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:23ರ ಹನುಮಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ.ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


51.00 


32.50 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


16 


'ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:22ರ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ ರಾಮಯ್ಯ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: ೫ರ ಬಿಹೆಚ್‌ ಸ್ಸ ಸ್ಥೆಯಿಂದ (ಆನಂದಪುರದ) "ಮಸ್ತಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಮೆನೆಯಂದ ಆಚಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನಂದಮುರದ ಶನಿಮಹಾತ್ಮ 
ಸ್ಪಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


44.31 


20.18 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


17 


ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸ್ಮರಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಹೀರೇಖಿದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 5.00 ಲಕ್ಷ ಲೀ ಸಾರ್ಮಥ್ಯದ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟಿ. ಮತ್ತು. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ 1.00 ಲಕ್ಷ 
ಲೀ ಸಾರ್ಮಥ್ಯದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ತಿಬ್ಯೂಶನ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


165.00 


0.00 


18 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 23 ರ ಆನಂದ ಪುರದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 5.00 ಲಕ್ಷ ಲೀ ಸಾರ್ಮಥ್ಯದ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟಿ. ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ತಿಬ್ಯೂಶನ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ' 23, 22 ಹಾಗೂ 08 ಕೈ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


90.12 


0.00 


ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸ್ಕರಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಪ್ರಶಾಂಕ ನಗರ ಮ ಪುಟ್ಟಾಪುರ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 5.00 ಲಕ್ಷ ಲೀ 
ಸಾರ್ಮಥ್ಯದ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟಿ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1.00 ಲಕ್ಷ ಲೀ ಸಾರ್ಮಥ್ಯದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಪಿ.ಇ. ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 
| ಡಿಸ್ಪಿಬ್ಯೂಶನ್‌' ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅ 


103.38 


0.00 


20 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರನೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚವರಿಯಾಗಿ ಪೀಡರ್‌ ಸಂಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ , ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲರ್‌ ಬೋರ್‌ ಕೊರೆದು ಮುಖ್ಯ ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


0.00 


21 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 7 ಮತ್ತು 8 ರ ಕಾಕನ ತೋಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂಪ್‌ ರೂಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ 


"| ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಿ.ಡಿ.ಓ. ಕಛೇರಿಯ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿವುದು, ಹೊಸದಾಗಿ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೇನ್‌ ಆಳವಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ 


ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 2) ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸ್ಥರಿತ ಪ್ರದೇಶದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೀರೆಬಿದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಓ.ಹೆಜ್‌.ಟಿ. ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಇ. ಪೈಪ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು. ಡಿಸ್ಪಿಬ್ಯೂಷನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


91.50 


0.00 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


22 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 21 ರ ರೂರಲ್‌ ಪೋಲೀಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ (ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, ರೈತ ಭವನ) ಮುಂತಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರುವ ಲೇ-ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


61.25 


61.25 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


23 


1) ವಾರ್ಜ್‌`'ನಂ: 20 ರ ಉಡುಮಲೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸಾಯಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ನಗರದ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 2) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 08 ರ ನಂಜಪ್ಪ ಲೇ ಔಟ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ, ಮಾನಸ ಸರ್ಕಲ್‌ ನ ಮುಂದುವರೆದ ರಸ್ತೆಗೆ 'ಭೀಮಕ್ಕ ಲೇ-ಔಟ್‌ ನ ವಾಟರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ ರಸ್ತಗೆ 
ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲನ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


60.00 


67.07 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . 


24 


1) ವಾಡ್‌ ಸಂ 11 ಮತ್ತು॥4ರ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಚರ್ಚ್‌ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌. ಲೇಔಟ್‌ ನಲ್ಲಿನ ಆಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ-ಭಾಗ-2 2) ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸ್ಥರಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಉಡಮಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚ್‌ ಪಕ್ಕದ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಪಟ್ಟನದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯಾದ ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗೆ ಗಿಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 4) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 03 ರಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌. ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸೆೆಗೆ, ನದಿ ಕೆಡೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾದರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಗು ನಾಗಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. `ಜರಕಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


80.00 


32.72 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 15 ಮತ್ತು8 ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ನಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ಸರ್ಕಲ್‌ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ರಸೆೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಕಪರಿಂಗ್‌ ಸ್ತಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪುಟ್‌ 

ಫಾತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ). 2) ವಾಡ್‌ ನಂ 01 ರ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಲೇ-ಔಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಮರಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ವಾಡ್‌ ನಂ 05 ರ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎ.ಆರ್‌.ಕೆ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಲೇ-ಔಟ್‌ ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಿಕಾಪ ಶರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಪುರುಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೆಗೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


90.00 


71.83 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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1) ವಾಡ್‌ ನಂ 4,5 ಮತ್ತು9 ರ ಹೆಳೇ ಬಜಾರ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಪಡಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ಪುಟ್‌ ಫಾಶ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಸ್ನೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) 2) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ06 ರ ನದಿ ದಡದ ಆಂಜುನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನದಿ ಬಿಡ್ಜ್‌ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12 ರ ಹಳೇ ಅಬಕಾರಿ ಆಫೀಸ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ರಸಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭವನ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ 'ಮುನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ, 
ದಪ್ಪಂತರಿ ರಸ್ತೆಗೆ, ದಾಲ್‌ ರಮೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4) ಬಾರ್ಡ್‌ ನಂ 20 ರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇಷಸ್ಥಾನದ 
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ "ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


60.00 


38.91 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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1) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 11 ರ ಪೇಪರ್‌ ಅಶ್ವಥ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ರಸೆ ಸ್ನೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಾ// ಶೇಷಗಿರಿ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಸೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಡೆಕ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 2) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 14ರ ರಾಮಯ್ಯ ತೆಟ್ಟ ಮಸೆಯಿಂದ ಇಡಗೂರು ರಸ್ನೆಯ ವರೆಗೆ `ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 3) 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 21 ರ ರಮೇಶ್‌ ರವರ ಹಳೇ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮತ್ತು ಎದುರಿನ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸೆಗಳು, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯೋಗಾ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ .ಟಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್‌. 
ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾದ್ರಿನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರಸ್ತಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಠಣರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಬಂಕ್‌ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ .ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 


95.00 


50.27 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 23 ರಲ್ಲಿ ಮಿಟ್ಟೀನಹಳ್ಳಿಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ20ರ ಪದ್ಮ 
ಮೇಡಮ್‌ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ, ಜಿ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ Fy ಲೇಔಟ್‌ ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗ, 4 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ. ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ "ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


50.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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1) ರೈಲ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸೆಗೆ (ನಟರಾಜ ಟಾಕೀಸ್‌) ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 2) ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಡಗೂರು ರಸ್ತೆಯ 
ಅ ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆಯ "ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 02 ರ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ 
ಹಿಂಭಾಗದ (ತೋಟದ ಪಾರು” ರಸ್ತೆ ಸೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 4) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 16 ರ ಗೋಪಿನಾಥ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ 
(ಎದುರು) ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 3 ರ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಟರಾಜ ಟಾಕೀಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


55.00 


53.63 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ ॥ ರ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಕರೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ಪಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 2) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 21 ರ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಸ್ತೆಯ 
ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗ-2) 


75.00 


61.32 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Ib) ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸ್ಥರಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಜುಬೇದಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗೊಟಗನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಬೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಗೊಟಗನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 
ಬನ್ನಿ ಮರದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 2) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:22ರ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ 


31 ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ ರಾಮಯ್ಯ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2) 3) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: ರ 82.50 4240 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಂಬಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿ.ಹೆಚ್‌: ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಗಳನ್ನು 
. ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 07 ರ ಟಿಪ್ಪು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್‌ 04ರ ಜೋಡಿದಾರ ಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 05 ರ ಕುಂಭಾರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ 
32 ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಡ್‌ ನಂ 9 ರ ಅಗಸರ ಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 10 ರ ರಾಮಾಯಣದವರ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 15ರ 28.75 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೀರು ಸಾಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
33 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (ಫೀಕಲ್‌ ಸ್ತಡ್ಡ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 200.00 105.07 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
34 ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ನಿಂದ ಐ.ಬಿ. ಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 38.69 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2125.00 1176.70 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 12, 13ರ ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌' ಕಾಲೋನಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 4, 5ರ ಎಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹಾಗೂ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪಾತ 
1 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಒದಗಿಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಸಂಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು" ವೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 24.00 20.52 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. k 
13ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸೆಯ ಎಲಮುಲು ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮೆನಯಿಂದ ಪೀರಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ, ಮಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿವಿಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ 
2 * 6 K Hy = 3933 | 1896 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ, ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿಕುಂಟೆ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . " - 
10ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಜೆಡ್‌.ಪಿ. ಆಫೀಸ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಅಶ್ನತ್ಸಪ್ಪ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆಯ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಮನೆಯಿಂದ ಹಂದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು" ಚರಂಡಿ "ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 46.00 | 3448 ದ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 1, 2ರ ವಾಲ್ಡೀಕಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪಾತ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
4 ಯ ನವ ದ ಈ > 6.00 5,94. | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಒದಗಿಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಸಂಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. » 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. |, 2ರ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಡೀಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಗೂಳೂರು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೂಳೂರು ರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 38.31 26.22 
5,6,7,8,9, 16, 22, 23 ವಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರಾವತಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಬಳಿ 3 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
6 | ಸಾಮಾಗ್ತಿ ಒದಗಿಸಿ ಸಂಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಠೇವಣಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 27.86 26.74 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಒದಗಿಸಿ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
15, 17, 18, 19, 20, 21 ವಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
7 | ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಒದಗಿಸಿ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌. ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಡಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಗೆ 2 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು 30.00 27.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇತರೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಒದಗಿಸಿ ಕೊರ್ಲಕುಂಟೆ ಸಂಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. " 
6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಆದಿಕೇಶವುಲು ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ 7ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿ ವಾಜೀದ್‌ K 
8 = ಸ 35.00 29.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂಗಡಿಯಿಂದ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅನ್ವರ್‌ ಬಾಷ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


15, 18ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಟೈಲರ್‌ ರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಮನೆ ಯಿಂದ ಕೊದ್ತಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 18ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಾಮ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯ 


9 ಹರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಸೀರ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಬೀಸಾಬ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ, ಬಜಂತ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮೀ ಮನೆವರೆಗೆ, ಮುನಾವರ್‌ ಬಾಷ 45.00 22.51 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮನೆಯಿಂದ ರಸೂಲ್‌ ಸಾಬ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಯಂಗ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಗಡಿ ವರೆಗೆ, ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಸುರೇಶ್‌ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ, 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆ ಯಿಂದ ನೂನನ 
0 ದೇವರಾಸ್‌ ಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಯರ್‌ ಸಂಜಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 3200.41 2450 
9ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸೆವೆನ್‌ ಹಿಲ್ಸ್‌ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ, ಪುರಸಭೆಯ ಗಡಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 10, 14ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲೋರ್‌ ಮಿಲ್‌ ಮಸಡ 
[ ರಾಜು ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 35.00 34.26 | 
2 23, 22, 16 ವಾರ್ಡಿನ ಯರ್ರಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ (ಒಡ್ಡು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 35.00 25.93 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗೂಳೂರು ರಸ್ಸೆಯ ಸಿ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ವರೆಗೆ, ಗೂಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್‌ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಮರಪ್ಪ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಮನಸೂಂಡಿತೆ 
2 ಮತ್ತು 1ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಚರ್ಜ್‌ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಇ.ಬಿ ವಲಿ ಸಾಬ್‌ ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. A 
16ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಎಂ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಔಊಖಿ ವರೆಗೆ, ಐಖಅ ಆಫೀಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ ಸಕ್ಕಲ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಟೀಚರ್‌ ವೆಂಕಸ್ಟಾಮಿ 
4 ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಮುನಿರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಟಕರಾಮಯ್ಯ ಮನೆ ವರೆಗೆ, ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ನಿಂದ ಕನ್ನಿಕಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ, ರಘು 35.00 30.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಗಡಿ ಯಿಂದ ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ವರೆಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. & 
20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಓಬಳೇಶ್‌ ಅಂಗಡಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ರಘುನಾಥ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ, ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಆವುಲಮಂದೆ ರಸ್ತೆ 
5 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 21ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್‌ ಸುಭಾನ್‌ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 25.00 24.11 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಗಭೂಷಣ್‌ ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
17, 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ 19ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಪಾರ್ಕ್‌ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 17ನೇ ALRERSeSS 
6 | ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಆರ್‌.ಅಶ್ವತ್ಕಯ್ಯ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತರಾಜು ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ 1108 
21ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಶಾನದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಟೈಲರ್‌ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೆಲ್‌ಕಂ ಬಾರ್‌ | 
7 ್‌ 5 ಪ 3 35.00 29.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಂದ್ರಪ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಶಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾತಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಗಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 22, 23ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ವನಣವಿಸನರಿಡಿದ 
f ರಸ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್‌ ವೀರಣ್ಣ, 23ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಅಮರ್‌ ಮಸಿರಸೆಗೆ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. EL 
5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆ ಯಿಂದ ದೇವರಾಸ್‌ ಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆ ವರೆಗೆ, ಲಾಯರ್‌ ಸಂಜಪ್ಪ ಮನೆ ವರೆಗೆ, 6, 7ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 
9 ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾಜೀದ್‌ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅನ್ವರ್‌ ಬಾಷ ಮನೆ ವರೆಗೆ, 11ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸೂರನ್ನ ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್ಲ್‌ ಹಿಂಭಾಗದ ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 31.00 24.48 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯರ್ರಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
: 637.50 511.73 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ 5ನೇ ಹಾಗೂ 6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಾ। ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರದ ಪಿ.ಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯ (ರಾ.ಹೆ-94) ರ ಎಡ ಮತ್ತು REE EE 
1 ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 29.16 25.24 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡಾಃಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ನಗರದ ಪಿ.ಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-94) ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
2 ತ BE 11.82 7.38 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ 6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸಂತೇ ಮೈದಾನದ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಾಹಾರ 
3 § 4 ಬ 20.00 16.32 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


(ಜಿ.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ಗೆ ಸಂರ್ಪಕ ಕಲ್ಲಿಸಲು 3” ಹಾಗೂ 5” ಊಆಕಇ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


+ 
[ 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪಿಗೆ ಸೇರಿದ 10ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಾಹಾರ (ಜಿ.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌) ನಿರ್ಮಾಣ & ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ಗೆ ಸಂರ್ಪಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು 3” & 5” ಊ೮ಕಇ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


20.00 


13.80 


, 1ನೇ ವಾರ್ಡನ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಮೇಸ್ತಿ ಸೀನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೂವಮ್ಮನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ವಿಮಲಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ 
ಹಾಸ್ಟಲ್‌ಯಿಂದ ಬಿ.ಸಿ. ಎಂ ಹಾಸ್ಸಲ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷೀನಾರಾಯಣ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 10ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿದಲೂರು ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾಪುರದ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


28.00 


| 21.02 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . 


7ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಹಬೀಬ್‌ ರವರ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಗಸರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎ.ರಾಜಗೋಪಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೆಹಬೂಬ್‌ ಸಾಬ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 
ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಪೇಟೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಆದಿನಾರಾಯಣಸ್ಸಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಬ್ಬೀರ್‌ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ 
| 2 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


21.00 


16.15 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬಡ್ಡು ಅಂಗಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ" ದೋಬಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮೋರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗೌಸ್‌ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 
9ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವೀಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಮಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್‌ ನಾಗರಾಜು 
ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ: ಹಾಗೂ ಅಲ್ತಾಫ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಬೂಬ್‌ ಸುಬಾನ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 
ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲೈನ್‌ಮೈನ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಾಜಿ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಎಳನೀರು ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


28.00 


27.69 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ.88ರಲ್ಲಿ 1.35 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಲು ಮಂಜುರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


12.02 


9.32 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


170.00 


141,92 


Grand Total 


10157,50 


7465.18 


| Details of Allocation, Release 


ಅನುಓಂಜಿ - ೦1 


LCQ 1083 


Date: 04-03-2022 


District 


Chikkaballapur 


Kolar 


} 
. 14th FC 2018-19 . 


and 15th FC Grants 


14th FC 2019-20 


Rs. in Lakhs 
15th FC 2020-21 


Name Of the ULB ] 
Town Type Alen Ro Expenditure Alen Mile Expenditure Alcon pled Expenditure 
SN ES 
Chikkaballapur CMC 297.61 297.60 277.87 398.00 398.23 270.38 398.00 398.00 274.79 
: 451.62 631.00 631.36 52222 644.00 644.00 27265, 
Bagepalli TMC 130.12 130.12 97,18 173.00 173.10 137,51 175.00 175.00 B73 
Gowribidanur | CMC 285.12 285.12 212.31 384.00 384.22 285.21 253.00 253.00 72.67 
Shidlaghaita | CMC 173.82 173.82 107.51 
Gudibande YP 62.00 62.00 82.00 82.05 80.00 |} - 8000 26.80 
| [rota} 12000 | 142000 | 1262.73 1903.00 | 1904.10 1420.90 1793.00 1793.00 818.15 
CMC 527.48 527.44 708.00 708.41 585.58 726.00 726.00 504.34 
Robertsonpet CMC 985,20 985.20 792.61 1320.00 1320.76 1058.87 | 1295.00 1295.00 747.16 
Bangarpet TMC 190.43 190.44 183.86 254.00 254.15 226.59 262.00 262.00 186.65 
hk 
Srinivasapura TMC 141.08 100.64 147.00 147,00 39.32 
| 
3034.00 3035.75 2490.47 3041.00 3041.00 1868.26 


GRAND TOTAL 


4937.00 


Adi 


falcsdl 


gigkration 


AN Ranaaluru 


4939.85 3911.37 4834.00 4834.00 2686.42 


- mengy "} 
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೦ 0೫0 XV MN A 


Atal Mission for Rejuvenation 
and Urban Transformation (AMRUT) 


Providing basic services (e.g. water supply, sewerage, urban transport) to households and build 
amenities in cities which will improve the quality oflife for all, especially the poorand the disadvantaged 
is a national priority. An estimate of the funds required over a 20 year period, at 2009-10 prices, was 
made by thé High Powered Expert Committee (HPEC) during 2011. The Committee estimated that 
Rs. 39.2 lakh crore was required for creation, of urban infrastructure, including Rs. 17.3 lakh crore for 
urban roads and Rs. 8 lakh crore for services, such as water supply, sewerage, solid waste management 
and storm water drains. Moreover, the requirement for Operation and Maintenance (O&M) was - 
separately estimated to be Rs. 19.9 lakh crore. 


Learnings from the earlier Mission have shown that infrastructure creation should have a direct 
impact on the real needs of people, such as providing taps and toilet connections to all households. 
This means that the focus should be on infrastructure creation that has a direct link to provision of 
better services to people and this was explicitly stated by the President of India in his speeches to the 
Joint Sessions of the Parliament on 9 June, 2014 and 23 February, 2015. 


Therefore, the purpose of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) 
is to (i) ensure that every household has access to a tap with assured supply of water and a sewerage 
connection; (ii) increase the amenity value of cities by developing greenery and well maintained open 
spaces (e.g. parks); and (iii) reduce pollution by switching to public transport or constructing facilities 
for non-motorized transport (e.g. walking and cycling). All these outcomes are valued by citizens, 
particularly women, and indicators and standards have been prescribed by the Ministry of Urban 
Development (MoUD) in the form of Service Level Benchmarks (SLBs). 


However, the pursuit of better outcomes will not stop with the provision of taps and sewerage 
connections to all (universal coverage). Other benchmarks will be targeted following a step-by-step 
process after achieving the benchmark of universal coverage. Such a gradual process of achieving 
benchmarks is called “incrementalism”, This does not mean that other SLBs are less important, but 
that in the incremental process SLBs are achieved gradually according to National Priorities. In the 
case of urban transport the benchmark will be to reduce poflution in cities while construction and 
maintenance of storm water drains is expected to eee and ultimately eliminate, flooding in cities, 
thereby making cities resilient. 


Earlier, the MoUD used to give project-by-project sanctions. In the AMRUT this has been 
replaced by approval of the State Annual Action Plan once a year by the MoUD and the States have to 
give project sanctions and approval at their end. In this way, the AMRUT makes States equal partners 
in planning and implementation of projects, thus actualizing the spirit of cooperative federafism. 


A sound institutional structure is the foundation to make Missions successful. Therefore, 
Capacity Building and a set of Reforms have been included in the Mission. Reforms will lead to 


improvement in service delivery, mobilization of resources and making municipal functioning more 
transparent and functionaries more accountable, while Capacity Building will empower municipal 
functionaries and lead to timely completion of projects. 


1.1 


[Ne 


2.1 


3.1.1 


Thrust areas 
The Mission will focus on the following Thrust Areas: 


i water supply, 

ii. sewerage facilities and septage management, 

iii. storm water drains to reduce flooding, 

iv, pedestrian, non-motorized and public transport facilities, parking spaces, and 


v. enhancing amenity value of cities by creating and upgrading green spaces, parks and 
recreation centers, especially for children. 


Coverage 


Five hundred cities will be taken up under AMRUT. The list of cities will be notified at an 
appropriate time. The category of cities that will be covered in the AMRUT is given below: 


i All Cities and Towns with a population of over one lakh with notified Municipalities, 
including Cantonment Boards (Civilian areas), 


ii All Capital Cities/Towns of States/ UTs, not covered in 2.1(i), 
iii AllCities/ Towns classified as Heritage Cities by MoUD under the HRIDAY Scheme, 


iv, Thirteen Cities and Towns on the stem of the main rivers with a population above 75,000 
and less than 1 lakh, and 


v.. TenCities from hill states, islands and tourist destinations {not more than one from each State}. 


Mission Components 


The components of the AMRUT consist of capacity building, reform implementation, water 
supply, sewerage and septage management, storm water drainage, urban transport and 
development of green spaces and parks. During the process of planning, the Urban Local Bodies 
(ULBs) will strive to include some smart features in the physical infrastructure components. 
The details of the Mission components are given below. 


Water Supply 


i. Water supply systems including augmentation of existing water supply, water 
treatment plants and universal metering. 


ii. Rehabilitation of old water supply systems, including treatment plants. 


iii. Rejuvenation of water bodies specifically for drinking water supply and recharging of 
ground water. 


3.1.8 


iv. Special water supply arrangement for difficult areas, hill and coastal cities, including 
those having water quality problems (e.g. arsenic, fluoride) 


Sewerage 


i. Decentralised, networked underground sewerage systems, including augmentation 
of existing sewerage systems and sewage treatment plants. 


ii. Rehabilitation of old sewerage system and treatment plants. 
iii. Recycling of water for beneficial purposes and reuse of wastewater. 
Septage 


i: Faecal Sludge Management- cleaning, transportation and treatment in a cost-effective 
manner. 


ii. Mechanical and biological cleaning, of sewers and septic tanks and recovery of 
operational cost in full. 


Storm Water Drainage 


i. Construction and improvement of ‘drains and storm water drains in order to reduce 
and eliminate flooding. : 


Urban Transport 
i. Ferry vessels for inland waterways {excluding port/bay infrastructure) and buses. 


ii. Footpaths/walkways, sidewalks, foot over-bridges and facilities for non-motorised 
transport (e.g. bicycles). ° 


iii. Multi-level parking. 
iv. Bus Rapid Transit System (BRTS). 
Green space and parks 


i. Development of green space and parks with special provision for child-friendly 
components. p 


Reforms management & support 
i. Support structures, activities and funding support for reform implementation. 


ii. independent Reform monitoring agencies. 


‘Capacity Building 


i. This has two components- individual and institutional capacity building. 


ii. The capacity building will not be limited to the Mission Cities, but will be extended to 
other ULBs as well. j 


iii. Continuation of the Comprehensive Capacity Building Programme {CCBP) after its 
realignment towards the new Missions. 


3.1.9 Indicative (not exhaustive) list of inadmissible components 


i, Purchase of land for projects or project related works, 
ii. Staff salaries of both the State Governments/ULBs, 


iii. Power, 

iv. Telecom, 

v. Health, 

vi. Education, and 

Vii. Wage employment programme and staff component. 
4. Fund Allocation 


4.1 The total outlay for AMRUT is Rs. 50,000 crore for five years from FY 2015-16 to FY 2019-20 and 
the Mission will be operated as a Centrally Sponsored Scheme. The AMRUT may be continued 
thereafter in the light of an evaluation done by the MoUD and incorporating learnings in the 
Mission. The Mission funds will consist of the following four parts: 

i. Project fund - 80% of the annual budgetary allocation. 
ii. Incentive for Reforms - 10% of the annual budgetary allocation. 


iii. State funds for Administrative & Office Expenses (A&OE) - 8% of the annual budgetary 
allocation 


iv. MoUD funds for Administrative & Office Expenses (A&OE) - 2% of the annual budgetary 
allocation . 


However, for FY 2015-16 the project fund would be 90% of the annual budgetary allocation 
as incentive for Reforms will be given only from FY 2016-17 onwards. The Mission funds would be 
allocated to States/UTs based on the following principles. 


4.2 Project Fund 


The project fund will be divided among States/UTs at the beginning of each year. An equitable 
formula will be used to distribute the annual budgetary allocation in which ‘equal (50:50) weightage is 
given to the urban population of each State/UT (Census 2011) and the number of statutory towns in 
the State/UT. As the number of statutory towns are notified by States/UTs and will change during the 
Mission period, the formula will take into account changes in this number every year. The amount of 
project fund allocated will be informed tothe States/UTs at the appropriate time. The Central Assistance 
(CA) for the projects will be in three instalments of 20:40:40 of the approved cost (Refer para 9). 


4.3 Incentive for Reform 


One purpose of the Mission is to improve governance through a set of Reforms. During 
the Mission period, 11 Reforms will be implemented. The list is given in Annexure 1. The following 
principles will govern the grant of incentives to States. 


i. Past exprience shows that projects get delayed if release of project funds is linked 
to non-completion of Reforms. Therefore, the AMRUT shifts from penalization to 


8 


4.4 


4.5 


V, 


incentivization. Ten percent of the annual budget allocation shat! be kept apart and 

- given tothe States/UTs every year as incentive for achievement of Reforms. The Mission 
will give incentives for the previous year at the start of the succeeding Financial Year 
(FY). The States/UTs shall do the self-assessment in the prescribed procedure given 
in Table 5.5 of Annexure 2. The National Mission Directorate, on receipt of the self- 
assessment, will announce the award of incentive to the States. 


The incentive fund is an additionality that will be provided by the MoUD and no 
matching funds will be required to be given by the State/ULB. 


The State High Power Steering Committee (SHPSC) will. decide the use of the incentive 
amount. The incentive award will only be used jn Mission cities on admissible 
components of the AMRUT, including new projects. The SHPSC will inform the MoUD 
of the use of incentive funds on projects. 


The incentive cannot be used as the State share in project in the AMRUT, but can be 
used by the ULBs for their project funding. 


Unutilised funds for Reform incentives will be transferred to Project Fund every year. 


State Fund (Administrative & Office Expenses) 


The funds will be allocated to all States/UTs on the equitable formula given in 
para 4.2. - 


The use of these funds wiil be recommended by the SHPSC and will form a part of the 
State Annual Action Plan (SAAP). ' 


This fund will be utilised for capacity building programmes and will not be used for 
purchase of vehicles, construction and maintenance of buildings, creation of posts, 
payment of salary and purchase of furniture and fixtures, etc. 


Hiring of professionals and support teams on contract to support the implementation 
of Mission at all levels will be permissible as set out in the guidelines and after following 
fair-and transparent procedures. 


The funds for capacity building wilt be released in similar instalments as given for 
project funds above. 


Taking up activities connected to E-Municipality as a Service {E-MAAS). 
Displaying the logo and tagline of AMRUT prominently on all projects. 


Institutional arrangements that support Mission implementation will be eligible 
to be funded from this fund, including ongoing Comprehensive Capacity Building 
Programme (CCBP) and Independent Review & Monitoring Agencies (IRMA). 


MoUD Fund (Administrative & Office Expenses) 


The fund will be utilized at the National Mission Directorate level (including the Urban 
Transport Division) for capacity building, Mission Directorate, convening National 
& regional workshops, giving awards and recognition of best practices, up-scaling 
and replication of best practices and smart solutions, commissioning of research 


and applied studies through, say, Centres of Excellence and other institutions and 
international cooperation for capacity building and technology development. 


ii. Taking up activities connected to E-MAAS. 


iii. The Apex Committee will decide on the use of these funds for any other purpose. 


Components to be Funded 


The funding pattern of projects indicating the share of Central Government/State Government/ 


ULBs/private sector is given below. 


Water Supply: 

* New, augmentation and rehabilitation of 
water supply system. 

+ Rejuvenation of water bodies for water 
supply and recharge of ground water. 

* Special arrangements for difficult areas, 
hills and coastal cities. 


Sewerage: 

e New, augmentation and rehabilitation of 
sewerage systems and treatment plants. 

+ Recycling water for beneficial purposes 
and 

+ Reuseof waste water. 


Septage: 

* Faecal sludge management ~ (cleaning, 
transporting and treatment), particularly 
mechanical & biological cleaning of 

. septic tanks and sewers. 


Storm water drains: 
e Construction & improvement of drains 
and storm water drains 


Urban transport: 


+ Sidewalks, foot over bridges, non- 
motorized transport, buses, BRTS, multi- 
level parking, waterways and ferry 


vessels. 


+ One-third of the project cost as grant 
from Gol for cities with a population of 
above 10 lakh. 


+ One-half of the project cost as grant for 
cities/towns with population up to 10 
lakh. 


* Balance funding by State Governments / 
ULBs or through private investment. 


The tender will include © & M for five years 
based on user charges. For the purpose of 
calculation of the project cost, the O&M cost 
will be excluded; however, the States/ULBs 
will fund the O&M through an appropriate 
cost recovery mechanism in order to make 
them self-reliant and cost-effective. 


The SLIPs (refer para 6) will first provide 
for provision of water and sewerage 
connections to all households. 


e Development of green spaces and parks | One-half of the project cost by Gol and the 
with special provision for child-friendly | total expenditure on these projects will not 
components. For parks, ULBs will have to | exceed 2.5% of the State Annual Action Plan 
establish a system for maintenance with | (SAAP). 
local resident participation. 


* Capacity Building and Reforms support | Full (100%) by Gol, based on existing norms 
and unit costs set by the Apex Committee. 


*e A&OE(PMU/PIU/DPR cost, etc.) 
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Preparation of Service Level Improvement Plans {(SLIPs) 


The primary purpose is to cover all households with water supply and sewerage (including 
septage). For this the Service Level Improvement Plan (SLIP), as given in part 2 of Annexure 2, 
has to be prepared by each ULB and the strategic steps are given below. 


Assess the service level gap: The AMRUT builds on the available data, information and plans 
on water supply and sewerage with the States/ULBs. If we take the zone as the basic unit to 
assess existing levels of coverage of water supply and sewerage, the number of households 
in the zone having water tap/sewerage connections and those not having these facilities will 
be taken from the Census (2011) or the baseline survey done by the MoUD' (No new baseline 
survey is envisaged and the State/ULB should accept /endorse the earlier baseline). The 
zone-wise gaps will be added to arrive at the service level gap in water supply and sewerage 
in the ULB. 


Bridge the gap: Once the gap between the existing number of households having water 
and sewerage/septage connections against the total number of households is computed, 
plans will be prepared to bridge the gap by using one or more of the components set out in 
para 3 under the heads of water supply and sewerage/septage. All households in a zone will 
be covered and this exercise should be done separately for water supply and sewerage and 
will be a part of the SLIP (Table 2.1; Annexure 2). 


Examine alternatives: The ULBs will have to examine alternatives available to them. For 
example, one State/ULB may require addressing gaps in distribution. Another State/ULB may 
require a common grid connecting many localities to a distant water source. In sewerage, 
some States/ULBs may choose a mix of centralised and decentralised systems. A State/ULB with 
high urban densities may choose centralised network based systems. Moreover, considering 
the cost of sewerage network systems, some ULBs may opt for efficient septage management 
systems. Therefore, a one-size-fits-all approach will not work and alternatives should be 
generated in order to do more with less resources and do it in a way that the benefits reach 
the people in the form of taps and toilets. 


1 See Service Levels in Urban Water and Sanitation Sector (2012), Status Report (2010-11), MoUD, 
Government of india. 
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Estimate the cost: The cost {both capital and O&M) of each project will be prepared based 
on line (or abstract) estimates. An important output will be the total requirement of funds 
for achieving universal coverage for water supply and sewerage (Master Plans) for each 
ULB (see Table 2.1; Annexure 2) and the full State (see Table 3.1; Annexure 2). All relevant and 
appropriate technical and financial norms prescribed in the JNNURM will apply to the AMRUT 
Mission; no contingencies or cost escalation will be permissible and no incomplete or already 
started projects will be included. 


Prioritize: The maximum amount the Central Government will give as project finance is given 
in para 5 above. if resources are available to achieve universal coverage in one year, then 
the ULB will propose the same. However, if sufficient resources are not available to achieve 
universal coverage in the ULB and the Mission has to be implemented in several years, the 
ULB will prioritize the zones to be taken up in the first, second, third, fourth and fifth year 
of the Mission, Universal coverage will start with water supply followed by sewerage in that 
order. Depending on availability of funds, universal coverage of water supply and sewerage 
can also be done together. After universal coverage is achieved, the State/ULBs will decide on 
the next priority - a ULB may decide to construct storm water drains or fund urban transport 
depending on whether the local priority is to reduce frequent flooding or reduce vehicle- 
induced pollution. All in all, universal coverage of water and sewerage is a National Priority 
and this is the first objective to be achieved by the States/ULBs. 


However, as given in para 5 above, upto 2.5 percent of the annual allocation may be used to 
develop parks having child friendly features together with preparing guidelines to entrust 
park maintenance with funds and functionaries to the local interested stakeholders. This is 
also a Reform in the AMRUT. 


Out-of-box thinking: There should be a‘decisive break with the past’ during the preparation 
ofthe SLIPs by the ULBs. For example, instead of pumping water from long distances involving 
huge capital and electricity consumption costs, the States/ULBs should examine alternatives, 
such as water recycling and reuse. The benchmark is that at least 20 percent of the waste 
water generated in ULBs should be recycled and the norms for recycled water for non-potable 
uses have already been prescribed. Another way is to make the water system more efficient by 
reducing unaccounted water (non-revenue water) to Jess than 20 percent, which is also a part 
of the Reforms to be implemented by the States/ULBs and is supported in the AMRUT. 


During design and preparation of technical estimate, low cost options will be given preference 
(frugal engineering) and Smart Solutions applied in order to reduce costs and make services 
better. A list of Smart Solutions developed by the Centre for Development of Advanced 
Computing (C-DAC) is given in Annexure 3. 


Conditionalities: Non-availability of land or delayed availability was one ofthe key factors that 
had delayed projects in the earlier Mission. Another connected issue is obtaining clearances 
from other departments. Therefore, in the AMRUT no projects should be included which 
do not have land available and no project work order should be issued if all clearances 
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from all the departments have not been received by that time. Moreover, the cost of land 
purchase will be borne by the States/ULBs. Finally, the AMRUT funds should not be used to 
complete some components in the JNNURM which were shown in the Detailed Project Report 
submitted and approved by the MoUD. For example, if the main lines have been laid by using 
JNNURM grants and provision of taps was also a part of the project, but has not been provided 
by the ULB, then such left over portions are not eligible for funding in the AMRUT. 


Resilience: Incorporation of resilience and securing projects against disasters will be done 
at the stage of preparation of the SLIP itself, particularly for the vulnerable and the poor, and 
at the project development stage where disaster-secure engineering ‘and structural norms 
would be included in the design. This will be again ensured by the States/ULBs while preparing 
the SAAPs. 


Financing: Financing of projects, including the O&M costs, is a key aspect ofthe SLIPs. For each 
option, the capital cost and O&M cost has to be estimated. Different sources of finance have to 
be identified. At the ULB level, the contribution from internal sources (e.g. taxes, fees, others), 
external sources (e.g. transfers from States, project fund from Central/State Governments, 
others) and possibilities of debt, bonds and others has to be assessed. The challenge is to 
motivate citizens to share the additional cost. One way is to take a loan for project funding 
for a locality and repay the loan through an increase in property taxes for, say, 10 years in that 
locality only. This is called Tax Increment Financing (TIF). 


Dovetailing of funds through convergence with other Central and State Government Programs/ 
Schemes with the AMRUT is also another source of funding. At the stage of preparation of SLIP 
itself, cities must seek convergence with Smart Cities Mission, Swachh Bharat Mission (SBM), 
National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY), Digital India, Skill 
development, Namami Gange, Housing for All, etc. 


Reforms: Implementation of Reforms is an important objective of the SLIP: The ULBs have 
to prepare a roadmap for Reforms which will be consolidated by the State Mission Director 
and included as part of the SAAP. Some Reforms require more funds than others. Assessment 
and collection of user charges, property tax, fee, and so on are examples of activities requiring 
hardly any additional funds. If funds are required to implement Reforms they can be accessed 
from, (i) the allowed components of the AMRUT, (ii) the State A&OE funds, or (iii) the Capacity 
Building for Urban Development (CBUD) program funded by the World Bank. All these should 
form part of the SAAP; however, duplication and redundancy should be avoided at the time of 
preparing the SLIP and the SAAP (Annexures 2&7). 


State Annual Action Plan (SAAP) 


The basic building block for the SAAP will be the SLIPs prepared by the ULB. At the State 
level, the SLIPs of all Mission cities will be aggregated into the SAAP. Therefore, the SAAP is 
basically a State level service improvement plan indicating the year-wise improvements in 
water-supply and sewerage connections to households. 
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Principles of Prioritization: The States will decide on the inter-ULB allocation based on 
gap analysis and financial strength of ULBs and choose those ULBs in the first year that have 
higher gaps in provision of water supply and sewerage. The prioritization of ULBs for funding 
will be done after consultation with local MPs, Mayors and Commissioners of the concerned 
ULBs. Financially weaker ULBs can be financed to a greater extent. Urban Local Bodies with a 
high proportion of urban poor could receive a higher share. Moreover, the potential Smart 
cities will be given first preference because the Smart Cities Mission and the AMRUT are 
complementary. Based on prioritization by the States and resources available, the States will 
send the SAAP upto three times the Central Assistance (CA) allocated to the State during 
2015-16 (because a project is likely to take three years for completion and the funding will 
be given in three instalments) and the outstanding CA of the previous year plus the annual 
allocation of the year in the subsequent years. As a result, different ULBs within a State may 
become entitled to different funding patterns, but the share of the Centre will be fixed as 
given in these Guidelines. 


Importance of O&M: Experience with past programmes has shown that once projects are 
completed the UL8s pay little attention to the operation and maintenance of infrastructure 
assets created. Therefore, projects being proposed to the MoUD in the SAAP will include 
0 &Mfor atleast five years to be funded by way of levy of user charges or other revenue streams. 
However, for the purpose of calculation of the project cost, the O&M cost will be excluded and 
the States/ULBs will fund the O&M through an appropriate cost recovery mechanism in order 
to make them self-reliant and cost-effective. 


Financing of projects: Financing is an important element of the SAAP. The table given in 
para 5 indicates the maximum share which will be given by the Central Government. The 
States/ULBs have to plan for the remaining resource generation at the time of preparation of 
the SAAP. The financial share of cities will vary across States. In some States, the ULBs may be 
in a position to contribute significantly to the project cost as compared to a ULB in another 
State. Accordingly, States have to decide during formulation of the SAAP how the residual 
financing {over and above Central Government share) is shared between the State, ULBs and 
any other source identified by the State/ULB (e.g. PPP, market borrowing). However, the State 
contribution to the SAAP will not be less than 20 percent of the total project cost. 


importantly, at the State level the SAAP should only contain those projects where complete 
project cost is completely linked with revenue sources. This will include dovetailing with other 
sectoral and financial programmes of the Centre and State Governments. A useful way is to 
create a Financial Intermediary, also a Reform in the AMRUT, in order to pool funds from all 
sources and release funds to ULBs in time. Such intermediaries will also be able to access 
external sources of finance, such as debt and bonds, which small and financially distressed 
ULB are unable to access. The potential opened by the promulgation of Regulations by the 
SEBI for municipal bonds can be fully realized by such an intermediary. During the process 
of developing the SAAP, the States/UTs should explore the possibility of using Public Private 


1.6 


8.2 


Partnerships {PPP), which should be the preferred execution model. The PPP should include 
appropriate Service Level Agreements (SLAs) with strong citizen feedback built into it. This 
will lead to the People Public Private Partnership (PPPP) model. 


Approval of SAAP: The SAAP will be approved by the MoUD once a year according to the 
schedule given by the Apex Committee. The Apex Committee may revise the SAAP, approve 
with conditions or return it for rectification of gaps. The AMRUT will provide project funds to 
ULBs through the States. Some of the criteria to evaluate the SAAP by the MoUD are given 
below. 


i. How well has the State Government diagnosed service level gaps ? 
ii. How well has the State planned and financed capital expenditure ? 


iii. How well has the State moved towards achievement of universal coverage in water 
supply and sewerage/septage and thereafter other benchmarks in these two sectors 
and in urban transport and storm water drain construction ? 


iv. What is the expected level of the financial support from the Central Government 
and how well have State/ULB and other sources of finance been identified and 
accessed? 

Vv. How fairly and equitably have the needs of the ULBs been given due consideration 7? 

Vi. Have adequate consultations with all stakeholders been done, including citizens, local 


MPs and other public representatives 7 


Execution : 


Projects will be executed by ULBs. in case the ULBs do not have adequate capacity to 
handle projects, the State Government may recommend in SAAP, upon a Resolution passed 
by the ULB, for the execution of the projects by specialized parastatal agencies of the 
State or Central Governments. Such arrangements should necessarily be executed by way 
of a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) amongst the State Government, the 
specialized Parastatal agencies and the concerned Municipality. In such a case, the capacity 
of the ULBs will be augmented through the capacity building component of the AMRUT. The 
maintenance and upkeep of the created assets will be the responsibility of the ULB and the 
State Government. ' 


The MoUD will not give project-by-project approvals or technically sanction project DPRs; 
the States/UTs wilt be solely responsible for these activities. The MoUD has prepared 
comprehensive manuals and issued guidelines and advisories on solid waste management, 
sewerage, water supply, urban transport, etc. The State Level Technical Committee (SLTC) will 
ensure compliance with these technical documents. The flow chart given below gives the 
details of the complete process of planning, approval and implementation of the AMRUT, 


The SHPSC gets city level Service Level Improvement Plans (SLIPs) prepared 
in order to provide water supply and sewerage connections to all in the city. 


The ULBs get the DPRs for identified projects approved by the SHPSC 
which are technically appraised by the SLTC. 


Implementation begins after the detailed technical & financial appraisal of 
the DPR. 
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Some of the factors identified for the slow implementation of projects are related to project 
design, process of tendering, cost escalation due to delays and delay in calling and settling 
tenders and difference in approved cost and cost shown in Detailed Project Reports (DPRs). 
In order to overcome these constraints, the States/ULBs should follow an approach in which 
end-to-end support for project design, development, implementation and management 
is provided to ULBs/States by external entities. Specifically, the assistance will be given for 
preparation of the SLIP, SAAP, DPR, etc. The external entities will be called Project Development 
and Management Consultants (PDMCs). A model Scope of work for providing end-to-end 
assistance by external entities is given at Annexure 8 and this will enable States/UTs to procure 
PDMCs. A model Request for Proposals (RfP) is also available in the Mission Toolkit. 


Release of funds 


The funds will be released in three instalments of 20:40:40. The funds will be kept in separate 
bank account by the implementing agency as was done in the earlier Mission. Immediately 
after announcement of the AMRUT, each Mission City will be given an advance of Rs. 25 lakh 
for preparation of SLIP/individual capacity building which will come from the ULB’s share of 
the A&OE funds and will be adjusted in its share at the time of release of the first instalment. 


The first instalment will be released immediately after approval of the SAAP by the Apex 
Committee. The second and third instalment will be released on receipt of (i) Score Card, 
(i) Utilization Certificates, and (iii) Project Funds Request. The request formats given in 
Annexures 6.1 and 7.3 (capacity building progress) willbe sent by the ULB to the State Mission 
Directors. In turn, the State Mission Directors will consolidate these requests and send their 
reports in the formats given in Annexures 6.2 and 7.4 (capacity building progress) alongwith 
the Score Cards and the Utilization Certificates given in Annexures 4 and 5, respectively, to the 
MoUD. 


These documents should show, (i) utilisation of 75% of the amount already released by 
the Centre and State according to the funding pattern given in para 5, (ii) utilization of the 
State/ULB/Private Sector shares, and (iii} meeting the service level milestones as assured in 
the roadmap contained in SAAP and certified in the report of the Independent Review And 
Monitoring Agency (IRMA). Importantly, release of the second and third instalments of CA 
will be subject to, (a) mobilizing the assured resources as given in the SAAP by the States/UTs, 
and (b) any other conditions imposed by the SHPSC and the Apex Committee. Recognizing 
the fact that all approved projects may not be ‘progressing at an equal pace, States may, in 
exceptional circumstances, submit their proposals for release of second and third instalments 
for a set of ULBs/projects as and when 75‘percent utilization and other conditions are fulfilled 
(see flow chart on page 18). 


At the end of third quarter of every year the Apex Committee will review the utilisation of 
allocations by States and shall reallocate funds from non-performing to the performing 
States/ULBs based on their performance and potential to utilize funds. Any excess or shortfall 


in the first instalment of 20% released on the basis of estimated cost shall be adjusted while 
releasing the second instalment of CA which will be based on approved cost. The approved 
cost is the appraised cost or the tendered cost of the project (whichever is less) and has to 
be taken into account by the SHPSC. Diversion of Central Grants for purposes other than the 
Mission projects shall entail levy of penal interest on the amount and any other action by the 
Apex Committee and may include adverse effect on release of grants. 


9.5 The learnings from earlier programmes have pointed ‘to the fact that timely release of project 
funds by the State Governments is critical to project completion; therefore, the States should 
release the CA funds along with State share to the ULBs within seven working days of release 
of Central share by MoUD otherwise interest at the rate specified by the Ministry of Finance 
shall be levied on the State for any delay beyond seven days and appropriate deductions 
made from future instalments. 


9.6 The flow chart below gives the steps in the release of funds. 


Upon approval of the SAAP by the Apex Committee the first instatment (20%) of the Central 
f Assistanceis released. 


The States submit their claims for release of second or the third instalment of CA for projects 
during April, August, November and February for all ULBs that have met the AMRUT 
conditions for instalment release and send documents given in Annexure 4, 5 and 6. 


The second and the third instalments of 40% each of the approved cost are released, 
quarterly, after submission of UCs, Project Funds Request (only summary report in Annexure 
6.2} and the Score Card showing progress on outcome indicators. 


10. Programme Management Structure 


10.1 National level 


} An Apex Committee {AC), chaired by the Secretary, MoUD and comprising representatives of 
related Ministries and organisations willsupervise the Mission. The composition ofthe Apex Committee 


will be: 


xi. 


xii. 


xiii, 


Secretary (MoUD) Chairman 
Secretary(Department of Expenditure) Member 
Secretary(Department of Economic Affairs) Member 
Principal Advisor HUD), NITI Ayog Member 
Secretary (Drinking Water & Sanitation) Member 
Secretary(Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation) Member 
Secretary (Environment & Forest) ' Member 
Joint Secretary & FA, MoUD Member 
OSD(UT), MoUD Member 
Adviser{CPHEEO) Member 
TCPO Member 
Director, NIA Member 
Mission Director (MoUD) -- Member Secretary 


The Apex Committee may co-opt any representative from any Government Department or 
organisation as Member or invite any expert to participate in its deliberations. The functions of the 
Apex Committee are: 


vi. 


Vii. 


Approve the SAAP submitted by the State High Powered Steering Committee, 
including the Annual Comprehensive Action Plan for Capacity Building of States, the 
Reform roadmap in the SAAP. 


Allocate and release funds to the States/UTs/Mission Directorate. 
Overall monitoring and supervision of the Mission, - 


Advise the State/UT/implementing agencies on innovative ways for resource 
mobilization, private financing and land leveraging. 


Confirm appointment of organisations, institutions or agencies for third party 
monitoring (IRMA). 


The Apex Committee may delegate, as it considers appropriate, some of the functions 
within prescribed limits to the Mission Director for ensuring speedy implementation 
of the Mission. 


Formulate the threshold of physical progress of project at which to release funds to 
the States. 


The Apex Committee will meet according to requirements but at least once in three months. 
There will be a National Mission Director, who wilinot be below the rank of Joint Secretary to Government 
of India who will be‘the overall in-charge of all activities related to the Mission. The Mission Directorate 
will take support from subject matter experts and such staff, as considered necessary. The National 
Mission Director will be the Member Secretary in the Apex Committee. 


10.2 State level 


A State level High Powered Steering Committee (SHPSC) chaired by the State Chief Secretary, 
shall steer the Mission Programme in its entirety. An indicative composition of the SHPSC is given 
below. 


i. Chief Secretary Chairman 

ii. Pr.Secretary{(PHE) Member 

iii. Pr.Secretary(Finance) Member 

iv. Pr.Secretary(Housing) ' Member 

V. Pr. Secretary{Environment & Forest) Member 

Vi. Representative of MoUD Member 

vii. Mission Director (if different from viii below) Member 

viii. Pr. Secretary(UD) Member Secretary 


The SHPSC may co-opt member(s) from other State Government Departments/Government 
organisations and may also invite experts in the field to participate in its deliberations. There would be 
a State Mission Director who will be an officer not below the rank of Secretary to the State Government, 
nominated by the State Government, with a Programme Management Unit (PMU)and a Project 
Development and Management Consultant (PDMC). With the establishment of PDMCs, the AMRUT will 
not support the PMUs and Project Implementation Units (PIUs) set up under earlier Mission. Moreover, 
the States will ensure that there is no overlap in the functions of these Mission support structures. In 
case aPMU has already been established under the CCBP, another PMU will not be supported from the 
Mission funds. The functions of the SHPSC are: 


i. Identify the gaps in infrastructure based on SLBs, need for individual and institutional 
capacity building, ways and means to achieve urban reforms, finalisation of the 
financial outlays, etc. of the Mission Cities/Towns. 


fi. Prepare the SAAP based on the SLIPs of the ULBs of the State prioritising cities and 
projects based on available resources each year, as prescribed in the Mission Statement 
and Guidelines. 


iii. Approve the projects after they are technically appraised and sanctioned by the State 
Level Technical Committee (SLTC}.All project approvals shall be accorded by the State 
HPSC provided these projects are included in the approved SAAP. No project shall 
be referred to the MoUD for sanction.In the entire project approval, procurement 
and execution process, the State HPSC shall ensure that all the provisions of State 
Financial Rules are followed. 


Vi, 


vii. 


xi. 


xii. 


Xili. 


xiv. 


XV. 


XVii. 


Plan the fund flow in short, medium as well as long term. Explore innovative ways for 
resource mobilization, private financing and land leveraging for funding of projects. 


Fix the State and ULB share of contribution towards the projects in addition to the 
Central Government Grant specified in para 5 of these Guidelines. 


Look into complaints of poor quality, lack of supervision and other violations. Monitor 
the quality of work and reports of appraisal by third party assessors and others and 
take action at their end. 


Recommend proposals for release of instalment of funds for on-going projects to the 
National Mission Directorate. 


Follow-up action to establish a Financial Intermediary, allocate and release the Central 
and State share of funds in time for execution of projects. 


Recommend a roadmap and milestones for implementation of Reforms in the State/ 
ULBs for approval of the Apex Committee. Review the progress of committed Lrban 
Reforms at the State and ULB level. 


Monitor the progress of implementation of the Mission, including project 
implementation in ULBs. 


Monitor outcome and O&M arrangements of projects sanctioned and completed 


“under the Mission. 


Periodically, review the progress of capacity building and training activities. 


Organise timely audit of the funds released and review the Action Taken Reports 
on various Audit reports relating to the earlier Mission and the new Mission and on 
other reports including that of third party, Project Development and Management 
Consultants and the elected representatives of the ULBs. 


Bring about inter-organisation coordination and collaboration for better planning 
and implementation of the Mission Programme. 


Any other matter relevant for the efficient implementation of the Mission or referred 
by the National Mission Directorate. 


Monitor the legal issues/cases in courts, if any. 


10.3 City Level 


At the City level the ULB will be responsible for implementation for the Mission. The Municipal 
Commissioner will ensure timely preparation of SLIP (para 6 & Annexure 2). The ULBs will develop DPRs 
and bid documents for projects in the approved SAAP The ULBs will ensure city'level of approvals of 
DPRs and bid documents and forward these to the SLTC/SHPSC for approvals. Urban local bodies will 
procure implementation agencies as provided in the financial rules and regulations and after award 
of work, ensure its timely completion. For this, the ULBs will take support from PDMGs to perform 
these activities as given in section 8, The ULB will also develop a road map for Reform implementation 
and capacity building as given in Annexures 2 (Table 5.1) and 7, respectively. The ULB will also be 
responsible for building coordination and collaboration among stakeholders for timely completion of 
projects without escalation of project cost. 
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Appraisal of DPRs for projects 


The SHPSC shall constitute a SLTC with representatives from the concerned Departments/ 


“Organisations, which will carry out the technical and financial appraisal of the DPRs.The 


composition of the SLTC is given below. 


Pr.Secretary(UDY/Secretary(UD) Chairman 
Water Resources/Ground Water Department Member 
Revenue/Land Department Member - 
Town Planning Department Member 
Slum Development Board | Member 
Electricity Department Member 
Representative of CPHEEO, MoUD Member 
Finance Department . Member 


Mission Director 

(if not Chairman/Member-Secretary) Member 

Technical Head (e.g. Engineer-in-Chief} 

Urban Water Supply & Sewerage Board/ Member-Secretary 
For transport projects - Road Transport 

Corporation MD/ED 


The SHPSC may nominate more members on the SLTC from other concerned State Government 
Departments/Government organisations, if considered necessary. The key functions of the 
SLTC are: 


Approve the technical parameters such as scope, objectives and final deliverables 
of the Project, Internal Bench Mark {IBM)/deciding basic parameters/approval of bid 
documents/evaluation criteria, and payment schedule. For this purpose, the SLTC 
shall take into consideration manuals, guidelines and advisories issued by MoUD in 
the relevant sector and ensure compliance in the DPR (see para 9 also)?. 


Incorporate resilience and secure projects against disasters and ensure that 
disaster-secure engineering and structural norms are included in the design. 


While giving technical sanction, the SLTC will make sure that contingencies or cost 
escalation are not included in the estimates and all technical and financial norms 
of the JNNURM are followed in estimate preparation, technical sanction of projects, 
tender acceptance, extension, etc. { 


While giving technicaf sanctions, the SLTC shall also examine the Internal Rate of 
Return (IRR) both FIRR and EIRR, and Recurring Cost of Capital Expenditure (RCCE). 


Approve the tenders. 


Vi. Take corrective action on the reports of IRMA and other quality control reports. 
Vii. Analyse the Project Funds Request Report given in Annexure 6.1 and take corrective 
action to ensure timely completion of projects without any escalation in costs. 
vill. Appoint PDMCs. 
- 24, Checklist for submission and scrutiny of DPR (Sewerage and Sewage Treatment) Ministry of Urban 
Development, Government of India March 2012-http-/Hurbanindia. nic.in R 
2. Checklist for submission and scrutiny of DPR (Water Supply) Ministry of Urban Development, Government 
of India March 2012-http:ffurbanindia.nic.in 
3. ‘Checklist for submission and scrutiny of.DPR (Storm Water Drainage) 
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Urban Reforms 


A National-Conclave was held with Ministers of Housing and Urban Development of States/ 
UTs in New Delhi on 2 and 3 July, 2014 and a National Declaration on Urban Governance 
and ‘Housing for All’ was adopted during the National Conclave. The Reforms to improve 
service delivery, mobilize resources and make municipal functioning more transparent and 
functionaries more accountable are based on the spirit of the National Declaration. 


Specifically, the Mission mandates a set of 11 Reforms which have to be implemented by all 
the States and 500 Mission cities within a period of 4 years as given in Annexure 2 (Tables 5.1 
to 5.4). The State has to submit the roadmap of implementation as part of the SAAP, which will 
include Reforms to be implemented at both the State and ULB levels. 


During the earlier mission, 10% ACA was retained for non-completion of Reforms. However, 
the AMRUT incentivizes Reforms implementation by setting aside 10% funds as incentives for 
States/ULBs. The incentive fund will be in addition to the Central Share as allocated annually. 
The incentive will be based on a self-assessment done by the ULBs and confirmed by the 
SHPSC on the report of the IRMAs. Self-appraisal will be part of the SAAP and the method is 
given in Annexure 2 (Table 5.5). | 


Capacity building 


States will take up extensive Capacity Building Activities for their ULBs to achieve urban 
reforms and implement projects in Mission mode. They shall submit an annual plan for 
capacity building, as part of the SAAP, to MoUD for approval, as given in Annexure 7.2 (Form 
7.2.1-7.2.4). The Comprehensive Capacity Building Programme (CCBP) will be realigned 
towards the priorities of the new MoUD Missions by the Mission Director. The plan will have 
two components individual and institutional capacity building. 


Individual capacity building: The key features are demand driven periodic training, 
recognition of practices and functionaries, independent assessment of training outcomes 
and mentoring and peer networking. Individual capacity building will include the following 
type of activities. 

i. Strategic training plan based on Training Needs Assessment (TNA). 

ii. Exposure visits. ' 

iii. Workshops, seminars, research studies and documentation. 


iv. Individual capacity building focusing on coaching and task-related assistance from 
peers and mentors. 


v. Visibility, including preparation of Information Education and Communication (IEC) 


materials. 
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Institutional capacity building: The focus will be on building the institutional capacity of 
ULBs by using Consulting Firms and other entities. 


Monitoring of Projects 


The Mission will be monitored real-time at the State and ULB level. Moreover, information and 
data will be shared with citizens in the public domain and third party monitoring and review 
encouraged. There will be a quarterly external monitoring by the Independent Review and 
Monitoring Agency (IRMA). The IRMA will submit the quarterly report to the ULB/parastatal 
and the SLTC. The comments of the ULB and the SLTC will be examined by the SHPSC and 
action taken. The State Mission Director will submit the action taken on the IRMA report at 
the time of claiming funds in the AMRUT. Similarly, the IRMA will do a half-yearly appraisal of 
Reform implementation. Concretely, monitoring will consist of the following elements. 


i. All projects will be periodically monitored and reviewed by Apex Committee and will 
be subjected to various audits by external and empanelled agencies, internal auditors 
as well as by C&AG and State AGs. 


ii. The MoUD, States and the ULBs will track objectives and other key indicators using 
Information Technology based solutions, periodically, and release of funds will be 
{inked to achievement of key performance targets given in the SAAP.Online real-time 
net-based monitoring will be done, with the aid of cyber tour of worksite, preferably 
using cameras in mobiles and third party review and real-time evaluation will also be 
done. 


iii. At the State level, the State HPSC would undertake detailed scrutiny of the projects at 
the proposal stage and monitoring during the execution. 


iv. The State HPSC shall submit a Quarterly Score Card given in Annexure 4. 


V. The Mission will support a National Performance Monitoring Cell for monitoring 
implementation of SLBs in urban basic services. 


vi. The ULBs would be required to closely monitor the projects through their elected 
representatives and ULB bodies and through direct citizens’ feedback using mobiles 
and e-groups. A strong component of public disclosure through websites will also be 
built in. 


vii. Third party review by IRMA for projects and for Reforms shalt be carried out. This 
agency willbe hired from amongst specialised/technical agencies. 


District Level Review and Monitoring Committee (DLRMC) 


A District Level Review and Monitoring Committee (DLRMC) will be constituted and Member(s) 
of Parliament will be the Co-chairperson with the District Collector. The DLRMC will monitor 
and review the implementation of the AMRUT projects. 
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Audit and litigation matters 


The State Mission Directorate shail be responsible for all matters connected with C&AG Audit 
and fitigation including cases before Courts/ribunals and Arbitrators. The State Mission 
Directorate shall be responsible for defending the Central Government interests on behalf of 
the National Mission Directorate/MoUD. 


Incomplete projects of JNNURM ಃ 


Detailed instructions regarding coverage of incomplete projects of JNNURM, to be covered 
under AMRUT, wilt be issued separately by MoUD. 


